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ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಪಶ್ರ 


ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾದುದು 
ಸಂಪುಟ ೧೪೩ ಸಂಚಿಕೆ ೪೩ 


ಬೆಂಗಳೂರು, ಗುರುವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ ೩೦, ೨೦೦೮ (ಕಾರ್ತೀಕ ೮, ಶಕ ವರ್ಷ ೧೯೩೦) 








ಭಾಗ - ೫ 


ಸರ್ಕಾರದ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು, ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ 
ಜಾಹೀರಾತುಗಳು, ನೇಮಕಾತಿ ಸಮಿತಿಗಳ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು 


ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ 
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರರ ಕಛೇರಿ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ, 
ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ, ಮಂಗಳೂರು 
ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕಟಣೆ 
ಸಂಖ್ಯೆ:8:ಜಿಎನ್‌ಎಲ್‌:ಟಿ.ಎನ್‌ಡಿ(9):2008-09:ಎಇ-1, ದಿನಾಂಕ: 1ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 2008 

ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮೊಹರಾದ ಟೆಂಡರುಗಳನ್ನು ದ್ವಿಪ್ರತಿಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 
ನೋಂದಾಯಿಸಲಾದ ಅರ್ಹ ದರ್ಜೆಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಕೆಲಸದ ಹೆಸರನ್ನು ಮೊಹರಾದ ಲಕೋಟೆಯ ಮೇಲೆ 
ನಮೂದಿಸಿದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರರು, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಹಾಗೂ ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ. 
ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ, ಮಂಗಳೂರು ಇವರು ದಿನಾಂಕ: 4.112008 ರಂದು ಸಂಜೆ:4.00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಟೆಂಡರುಗಳನ್ನು 
ಸ್ವೀಕರಿಸುವರು. 

ಖಾಲಿ ಟೆಂಡರು ಫಾರ೦ಗಳ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ (ಇದನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ) ಮತ್ತು 
ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಇ.ಎಂ.ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 3.11.2008ರ ವರೆಗೆ ಕೆಲಸದ ಎಲ್ಲಾ ದಿನಗಳಂದು ಕಛೇರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ 
ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್‌ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್‌ ಪ್ರತಿ ಹಾಗೂ ಈ ತರಹದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ 











ಅನುಭವ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಖಾಲಿ ಟೆಂಡರು ಫಾರಂಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 3.11.2008ರ ಸಂಜೆ. 1. 30ರ ತನಕ 
ನೀಡಲಾಗುವುದು. 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಚಂಡರಿಗಿಟ್ಟ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೆ ಇ.ಎಂ.ಡಿ ಬೆಂಡರು ಅವಧಿ 1 ಟೆಂಡರು ] ಟೆಂಡರು ಫಾರಂ 
ಸಂ. ಮೊತ್ತ ಅರ್ಹತೆ ಠೇವಣಿ ನಮೂನೆ ಬೆಲೆ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) 
1 ನಬಾರ್ಡ್‌ ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್‌-13 
L ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಡಪದವು 50.00 1ನೇ`ದೆರ್ಜೆ ೨0,000.00 6 ತಿಂಗಳು ದರವಾರು 3300.00 
ಗರಡಿ ಮಂಜನಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಮತ್ತು (ಮಳೆಗಾಲ 
0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಸೇರಿ) 
ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
































ಸೂಚನೆಗಳು:- 
1. ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಶೇ. 30ರಷ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಇದೇ ತರಹದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳ 
ಅವಧಿಯ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಿರತಕ್ಕದ್ದು. ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಸಕ್ಷಮ 
ಅಧಿಕಾರಿಯವರಿಂದ ಪಡೆದು ಅರ್ಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 


(೧೮೦೯ ) 


೧೮೧೦ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ ೩೦, ೨೦೦೮ ಭಾಗ - ೫ 





2. ಯಾವುದೇ ಟೆಂಡರನ್ನು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾ ಟೆಂಡರುಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ನೀಡದೇ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಅಥವಾ 
ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖಾ ಅಧಿಕಾರಿಯವರು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 

3. ಇ.ಎಂ.ಡಿ.ಯನ್ನು ಫ್ಲೆಜ್‌ ಮಾಡಿದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಳಿತಾಯ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್‌ / ರಾಷ್ಟೀಕೃತ ಯಾ ಶೆಡ್ಯೂಲ್‌ 
ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಪಡೆದ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಗ್ಯಾರಂಟಿ 1 ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಕಾಲ್‌ ಡಿಪೋಸಿಟ್‌ ರಶೀದಿ / ಬ್ಯಾಂಕಿನ ನಿರಖು ಠೇವಣಿ 
ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಮುಂಗಡ ಠೇವಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸದ ಟೆಂಡರನ್ನು 


ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 
4. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸತಕ್ಕದ್ದು, ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ನಿಯಮದಂತೆ ದಂಡವನ್ನು 
ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು. 


5. ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಿಮೆ೦ಟ್‌, ಉಕ್ಕು ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೇ 
ಒದಗಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು ಹಾಗೂ ಇದನ್ನು ಸಕ್ಷಮ ಅಧಿಕಾರಿಯವರಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದು ಫಲಿತಾ೦ಶವು ಐ.ಎಸ್‌.ಐ. 
ಗುಣವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಈ ಅಂಶವನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಟೆಂಡರನ್ನು 
ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಗಮನಿಸುವುದು. 

6. ಕಸಂ. 11ರ ನಬಾರ್ಡ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಯಾವುದೇ 
ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ಬರಬಾರದು ಈ ಮೇಲಿನಂತೆ ಚಾಚು / ಚೈನೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೇಲಿನಂತೆ ದುರಸ್ತಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 
(ಡಿಫೆಕ್ಟ್‌ ಲಯಾಬಿಲಿಟಿ ಅವಧಿ) ಯಾವುದಾದರೂ ದುರಸ್ತಿ ಬೇಕಾದರೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ / ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಅದನ್ನು 
ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. 

5. ಯಶಸ್ವಿ ಟೆಂಡರುದಾರರು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೊತ್ತದ ಶೇ.1ರಷ್ಟನ್ನು ಲೇಬರ್‌ ಸೆಸ್‌ನ್ನಾಗಿ ಸರಕಾರಿ 
ಆದೇಶ ಸಂ. ಯಲ್‌ಡಿ3 :ಎಲ್‌ಇಡಿ 2006:ಬೆಂಗಳೂರು: ದಿನಾಂಕ: 18.1.2007ರಂತೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. 

8. ಕೆಲಸದ ಕುರಿತಾದ ಯಾವುದೇ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕಛೇರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. 
ಹಾಗೂ ಇಲಾಖೆಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ "100:////0/!.00/6.00.1೧" ನಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. 

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, 
ಪಿ.ಆರ್‌. 530 ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು 
ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ, ಮ೦ಗಳೂರು ವಿಭಾಗ, ಮ೦ಗಳೂರು. 
[ನಮೂನೆ-1] 
(9ನೇ ನಿಯಮ ನೋಡಿ) 
ಪೊಲೀಸ್‌ ಇಲಾಖೆ 
ಜಿಲ್ಲಾ ಹೊಲೀಸ್‌ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಗದಗ 
ಅಧಿಸೂಚನೆ 
ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ ವಾಯ್‌.ಆರ್‌. ಕೊರವರ ರವರು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಶಸ್ತ ಮೀಸಲು ಪೊಲೀಸ್‌ ಪೇದೆಯಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್‌ ಘಟಕ 
ಗದಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಇವರ ಹೆಸರನ್ನು ವಾಯ್‌.ಆರ್‌. ಭಜಂತ್ರಿ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
ಪಿ.ಡಿ. 149 ನೇಮಕಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಸಹಿ ಮತ್ತು ಪದನಾಮ 
FORM -IV 
(See Rule 12) 
NOTICE 
It is hereby notified that the undersigned has changed his/her name from 
GOUSMODIN TAJUSAB MULLANAVAR to GOUSMODIN TAJUSAB MULLA 
P.D. 153 GOUSMODIN TAJUSAB MULLANAVAR 
FORM -IV 
(See Rule 12) 
NOTICE 
It is hereby notified that the undersigned has changed his/her name from 
NISHIKANT ARJUN MANG to NISHIKANT ARJUN TERADAL 
P.D. 154 NISHIKANT ARJUN MANG 


ಭಾಗ - ೫ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ ೩೦, ೨೦೦೮ ೧೮೧೧ 





ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ 
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರರ ಕಛೇರಿ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ, 
ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ, ಮಂಗಳೂರು 
ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕಟಣೆ 
ಸಂಖ್ಯೆ:8:ಜಿಎನ್‌ ಎಲ್‌:ಟಿ.ಎನ್‌ಡಿ(10):2008-09:ಎಇ-1, ದಿನಾಂಕ: 10ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 2008 

ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮೊಹರಾದ ಟೆಂಡರುಗಳನ್ನು ದ್ವಿಪ್ರತಿಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 
ನೋಂದಾಯಿಸಲಾದ ಅರ್ಹ ಜಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಕೆಲಸದ ಹೆಸರನ್ನು ಮೊಹರಾದ ಲಕೋಟೆಯ ಮೇಲೆ 
ನಮೂದಿಸಿದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರರು, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ನ ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ, 
ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ, ಮಂಗಳೂರು ಇವರು ದಿನಾಂಕ: 11.11.2008 ರಂದು ಸಂಜೆ:4.00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಟೆಂಡರುಗಳನ್ನು 
ಸ್ವೀಕರಿಸುವರು. 

ಖಾಲಿ ಟೆಂಡರು ಫಾರ೦ಗಳ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ (ಇದನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ) ಮತ್ತು 
ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಇ.ಎಂ.ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 10.11.2008ರ ವರೆಗೆ ಕೆಲಸದ ಎಲ್ಲಾ ದಿನಗಳಂದು ಕಛೇರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ 
ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್‌ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್‌ ಪ್ರತಿ ಹಾಗೂ ಈ ತರಹದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ 
ಅನುಭವ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಖಾಲಿ ಟೆಂಡರು ಫಾರ೦ಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 10.11.2008ರ ಸಂತೆನ30ರ ತನಕ 


























ನೀಡಲಾಗುವುದು. 
ಕ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಟೆಂಡರಿಗಿಟ್ಟ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಇ.ಎಂ.ಡಿ ಟೆಂಡರು ಅವಧಿ | ಟೆಂಡರು | ಟೆಂಡರು ಫಾರಂ 
ಸಂ. ಮೊತ್ತ ಅರ್ಹತೆ ಠೇವಣಿ ನಮೂನೆ ಬೆಲೆ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) 
I ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 4202 - ಶಿಕ್ಷಣ 
ಗೆ ಸುಳ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ 25.00 2ನೇ ದರ್ಜೆ 25,000.00 8 ತಿಂಗಳು ದರವಾರು 3300.00 
ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮತ್ತು (ಮಳೆಗಾಲ 
ಕೊಠಡಿ ರಚನೆ. (4ನೇ ಕರೆ) ಮೇಲಟ್ಟು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) 
1 ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 4202 - ಶಿಕ್ಷಣ ನಬಾರ್ಡ್‌ 
ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್‌-12 
1. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪದ್ಮಂಜ 22,55 2ನೇ ದರ್ಜೆ 22,550.00 8 ತಿಂಗಳು ದರವಾರು 3300.00 
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು (ಮಳೆಗಾಲ 
ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಮೂರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) 
ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. (4ನೇ ಕರೆ) 
11] | ನಬಾರ್ಡ್‌ ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್‌ - 13ರ 
ಯೋಜನೆ 
1. ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 49.60 1ನೇ ದರ್ಜೆ 49,600.00 6 ತಿಂಗಳು ದರವಾರು 3300.00 
ಮೂಡುಪೆರಾರು-ಬಾಲವಂಡಿ-ಕೈಕಾಣೆ 
ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (6ನೇ ಕರೆ) 





























ಸೂಚನೆಗಳು:- 

1. ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಶೇ. 30ರಷ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಇದೇ ತರಹದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳ 
ಅವಧಿಯ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಿರತಕ್ಕದ್ದು. ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಸಕ್ಷಮ 
ಅಧಿಕಾರಿಯವರಿ೦ದ ಪಡೆದು ಅರ್ಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 

2. ಯಾವುದೇ ಟೆಂಡರನ್ನು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾ ಟೆಂಡರುಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ನೀಡದೇ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಅಥವಾ 
ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖಾ ಅಧಿಕಾರಿಯವರು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 

3. ಇ.ಎಂ.ಡಿ.ಯನ್ನು ಫ್ಲೆಜ್‌ ಮಾಡಿದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಳಿತಾಯ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್‌ / ರಾಷ್ಟೀಕೃತ ಯಾ ಶೆಡ್ಯೂಲ್‌ 
ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಪಡೆದ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಗ್ಯಾರಂಟಿ 1 ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಕಾಲ್‌ ಡಿಪೋಸಿಟ್‌ ರಶೀದಿ / ಬ್ಯಾಂಕಿನ ನಿರಖು ಠೇವಣಿ 
ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಮುಂಗಡ ಠೇವಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸದ ಟೆಂಡರನ್ನು 


ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 
4. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸತಕ್ಕದ್ದು, ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ನಿಯಮದಂತೆ ದಂಡವನ್ನು 
ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು. 


5. ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಿಮೆ೦ಟ್‌, ಉಕ್ಕು ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೇ 
ಒದಗಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು ಹಾಗೂ ಇದನ್ನು ಸಕ್ಷಮ ಅಧಿಕಾರಿಯವರಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದು ಫಲಿತಾ೦ಶವು ಐ.ಎಸ್‌.ಐ. 


೧೮೧೨ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ ೩೦, ೨೦೦೮ ಭಾಗ - ೫ 





ಗುಣವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಈ ಅಂಶವನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಟೆಂಡರನ್ನು 
ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಗಮನಿಸುವುದು. 
6. ಕಸಂ. 111ರ ನಬಾರ್ಡ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಯಾವುದೇ 
ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ಬರಬಾರದು ಈ ಮೇಲಿನಂತೆ ಚಾಚು / ಚೈನೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೇಲಿನಂತೆ ದುರಸ್ತಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 
(ಡಿಫೆಕ್ಟ್‌ ಲಯಾಬಿಲಿಟಿ ಅವಧಿ) ಯಾವುದಾದರೂ ದುರಸ್ತಿ ಬೇಕಾದರೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ / ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಅದನ್ನು 
ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. 
5. ಯಶಸ್ವಿ ಟೆಂಡರುದಾರರು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೊತ್ತದ ಶೇ.1ರಷ್ಟನ್ನು ಲೇಬರ್‌ ಸೆಸ್‌ನ್ನಾಗಿ ಸರಕಾರಿ 
ಆದೇಶ ಸಂ. ಯಲ್‌ಡಿ3 :ಎಲ್‌ಇಡಿ 2006:ಬೆಂಗಳೂರು: ದಿನಾಂಕ: 18.1.2007ರಂತೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. 
8. ಕೆಲಸದ ಕುರಿತಾದ ಯಾವುದೇ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕಛೇರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. 
ಹಾಗೂ ಇಲಾಖೆಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ "100://////!.00/6.00.1೧" ನಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. 
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, 
ಪಿ.ಆರ್‌. 531 ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು 
ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ, ಮ೦ಗಳೂರು ವಿಭಾಗ, ಮ೦ಗಳೂರು. 
ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ನಂದಿಗಿರಿಧಾಮ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ 
ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕಟಣೆ 
ಸಂ:ತೋಇ/ವಿಅ/ನಂದಿ/ವಿನಿ1/1/08-09, ದಿನಾಂಕ: 22ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 2008 
2008-09ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಂದಿ ಗಿರಿಧಾಮದ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭೂದೃಶ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು 
ಪರಿಣಿತಿಹೊಂದಿರುವ ಅರ್ಹ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು/ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಐಟಂ೦ವಾರು ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು 
ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಇಚ್ಚಿಸುವವರು ನಿಗಧಿತ ಟೆಂಡರ್‌ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ 
ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ದರವನ್ನು ಮೊಹರು ಮಾಡಿದ ಲಕೋಟೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ನಂದಿಗಿರಿಧಾಮರವರಿಗೆ 
ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೋರಿದೆ. 

















ಕ್ರ. ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮುಂಗಡ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಅರ್ಹತೆ | ಕೆಲಸದ 
ಸಂ. ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತ ಅವಧಿ 
ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
1. | ನಂದಿಗಿರಿಧಾಮದ ಕೂಪೇಜ್‌ 4.00 10,000/- ಭೂದೃಶ್ಯ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ | 1 ತಿಂಗಳು 
ಆರ್ಚಡ್‌ ಪ್ರದೇಶದ 2600 ಅನುಭವ 
ಚ.ಮೀ.ಪ್ರದೇಶದ ಹುಲ್ಲುಹಾಸು ಹೊಂದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ 
2. | ನಂದಿಗಿರಿಧಾಮದ ಬಸವಮಂಟಪ |1.88 4,700/- ಭೂದೃಶ್ಯ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ 1 ತಿಂಗಳು 
ಸುತ್ತಲ 624.08 ಚ.ಮೀ. ಪ್ರದೇಶ ಅನುಭವ 
ಹುಲ್ಲುಹಾಸು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ 
14,700/- ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ 


























1. ಕಾಮಗಾರಿ ಖಾಲಿ ಟೆಂಡರ್‌ ಪತ್ರದ ಬೆಲೆ ರೂ.500/- 

2. ಖಾಲಿ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ: 11.11.08 ರಿಂದ 13.11.08 ವರೆಗೆ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ 

3. ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: 14.11.08 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆ 

4. ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವ ದಿನಾಂಕ: 14.11.08 ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಹಾಜರಿರುವ ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ 
ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ನಂದಿಗಿರಿಧಾಮದಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು. 


ಷರತ್ತು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳು 
1. ಮುಂಗಡ ಠೇವಣಿಯನ್ನು ಯಾವುದಾದರೂ ರಾಷ್ಟೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಡಿ.ಡಿ. ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿಗಳು, 
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ, ನಂದಿಗಿರಿಧಾಮ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾ: ರವರು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಟೆಂಡರ್‌ನೊಂದಿಗೆ 
ಲಗತ್ತಿಸುವುದು. 
2. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೆಲಸದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಲಾಖಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ 
ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. 


ಭಾಗ - ೫ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ ೩೦, ೨೦೦೮ ೧೮೧೩ 





3. 


ಯಶಸ್ವಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಟೆಂಡರನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಪಡೆದು ನಿಗದಿತ 
ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. 


4. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ತಿ-ಪಾಸ್ತಿಗೆ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡಬಾರದು, ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೇ ನೇರ ಹೊಣೆಗಾರರಾಗುತ್ತಾರೆ. 

5. ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಾವಳಿಯಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಬಿಲ್ಲಿನ 
ಮೂಲದಲ್ಲಿಯೇ ಕಟಾಯಿಸಲಾಗುವುದು. 

6. ಯಶಸ್ವಿ ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಬಳಸುವ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಬಳಸದೇ ಒಂದಡೆ ಸಾರುವೆ ಹಾಕಿ 
ಇಲಾಖಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ನಂತರವೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು. 

7. ಯಶಸ್ವಿ ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಪಡೆದು ನಿಗಧಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 
ವಿಫಲವಾದಲ್ಲಿ ಅವರ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. 

8. ಯಶಸ್ವಿ ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತದ ಶೇಕಡಾ 5 ರಷ್ಟು ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿಯನ್ನು ಡಿ.ಡಿ. 
ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ, ನಂದಿಗಿರಿಧಾಮ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾ: ರವರು 
ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಟೆಂಡರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸುವುದು. ಈ ಹಣವನ್ನು ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ 6 ತಿಂಗಳ 
ಬಳಿಕ ಯಾವುದೇ ಬಡ್ಡಿ ನೀಡದೆ ವಾಪಸ್‌ ನೀಡಲಾಗುವುದು. 

9. ಟೆಂಡರ್‌ ಅನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ನೀಡದೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಅಥವಾ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಹಕ್ಕು ಈ ಕೆಳಸಹಿದಾರರಿಗೆ 
ಇರುತ್ತದೆ. 

10. ಟೆಂಡರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಭೂ ದೃಶ್ಯ ಮತ್ತು ಹುಲ್ಲುಹಾಸು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಸರ್ಕಾರಿ 
ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಭವ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ ಲಗತ್ತಿಸಿರತಕ್ಕದ್ದು. 

11. ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ 3 ತಿಂಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರದ್ದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಕೆಲಸವನ್ನು 
ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಹಣ ಪಾವತಿಗೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು. 

12. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಛೇರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. 

ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ 
ಪಿ.ಆರ್‌. 535 ನಂದಿಗಿರಿಧಾಮ 


ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ನಂದಿಗಿರಿಧಾಮ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ 
ಅಲ್ಲಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕಟಣೆ 
ಸಂ:ತೋಇ/ವಿಅ/ನಂದಿ/ವಿನಿ1/2/08-09, ದಿನಾಂಕ: 22ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 2008 


2008-09ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಂದಿ ಗಿರಿಧಾಮದ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾರ್ಯ ಹಾಗೂ ತುಂತುರು 
ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಪರಿಣಿತಿಹೊಂದಿರುವ ಅರ್ಹ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು/ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಈ ಕೆಳಕಂಡ 
ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಐಟ೦ವಾರು ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಇಚ್ಚಿಸುವವರು ನಿಗಧಿತ ಟೆಂಡರ್‌ 
ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ದರವನ್ನು ಮೊಹರು ಮಾಡಿದ ಲಕೋಟೆಯೊಂದಿಗೆ 
ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ನಂದಿಗಿರಿಧಾಮರವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೋರಿದೆ. 





ಕ್ರ 


ಕ್ರ 
ಸಂ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಅಂದಾಜು ಮುಂಗಡ 
ಮೊತ್ತ ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತ | 





1. | ನಂದಿಗಿರಿಧಾಮದ ಕೂಪೇಜ್‌ ಆರ್ಚಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಇರುವ |1,25,000/- 
ಗಜಬೋ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು. 





2. | ನಂದಿಗಿರಿಧಾಮದ ಬಸವಮಂ೦ಟಪ ಕೆರೆ ಸುತ್ತಲ ಪ್ರದೇಶದ ವಾಟರ್‌ | 50,000/- 
ಜೆಟ್‌ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು. 





3. | ನಂದಿಗಿರಿಧಾಮದ ಕೂಪೇಜ್‌ ಆರ್ಚಡ್‌ ನಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಇರುವ | 30,000/- 10,300/- 
ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕದ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು. 











4. | ನಂದಿಗಿಂಧಾಮದ ಬಸವಮಂಟಪ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತುಂತುರು | 62,000/- 
ನೀರಾವರಿ ಪದ್ದತಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು. 














೧೮೧೪ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ ೩೦, ೨೦೦೮ ಭಾಗ - ೫ 





























ಕ್ರ | ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಅಂದಾಜು | ಮುಂಗಡ 
ಸಂ. ಮೊತ್ತ ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತ 
5. | ನಂದಿಗಿರಿಧಾಮದ ಕೂಪೇಜ್‌ ಆರ್ಚಡ್‌ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತುಂತುರು [1,45,000/- 

ನೀರಾವರಿ ಪದ್ದತಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು. 4,12,000/- 





1. ಕಾಮಗಾರಿ ಖಾಲಿ ಟೆಂಡರ್‌ ಪತ್ರದ ಬೆಲೆ ರೂ.500/- 

2. ಖಾಲಿ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ: 11.11.08 ರಿಂದ 13.11.08 ವರೆಗೆ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ 

3. ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಟೆ೦ಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: 14.11.08 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.30 ಗಂಟೆ 

4. ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವ ದಿನಾಂಕ: 14.11.08 ಸಂಜೆ 4.30 ಗಂಟೆಗೆ ಹಾಜರಿರುವ ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರ 

ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ನಂದಿಗಿರಿಧಾಮದಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು. 
ಷರತ್ತು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳು 

1. ಮುಂಗಡ ಠೇವಣಿಯನ್ನು ಯಾವುದಾದರೂ ರಾಷ್ಟೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಡಿ.ಡಿ. ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿಗಳು, 
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ, ನಂದಿಗಿರಿಧಾಮ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾ: ರವರು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಟೆಂಡರ್‌ನೊಂದಿಗೆ 
ಲಗತ್ತಿಸುವುದು. 

2. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೆಲಸದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಲಾಖಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ 
ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. 

3. ಯಶಸ್ವಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಟೆ೦ಡರನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಪಡೆದು ನಿಗದಿತ 
ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಯಾವುದೇ 
ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ತಿ-ಪಾಸ್ಕಿಗೆ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡಬಾರದು, ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೇ ನೇರ ಹೊಣೆಗಾರರಾಗುತ್ತಾರೆ. 

4. ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಾವಳಿಯಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಬಿಲ್ಲಿನ 
ಮೂಲದಲ್ಲಿಯೇ ಕಟಾಯಿಸಲಾಗುವುದು. 

5. ಯಶಸ್ವಿ ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಪಡೆದು ನಿಗಧಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 
ವಿಫಲವಾದಲ್ಲಿ ಅವರ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. 

6. ಯಶಸ್ವಿ ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತದ ಶೇಕಡಾ 5 ರಷ್ಟು ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿಯನ್ನು ಡಿ.ಡಿ. 
ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ, ನಂದಿಗಿರಿಧಾಮ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾ: ರವರು 
ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಟೆಂಡರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸುವುದು. ಈ ಹಣವನ್ನು ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ 6 ತಿಂಗಳ 
ಬಳಿಕ ಯಾವುದೇ ಬಡ್ಡಿ ನೀಡದೆ ವಾಪಸ್‌ ನೀಡಲಾಗುವುದು. 

7. ಟೆಂಡರ್‌ ಅನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ನೀಡದೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಅಥವಾ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಹಕ್ಕು ಈ ಕೆಳಸಹಿದಾರರಿಗೆ 
ಇರುತ್ತದೆ. 

8. ಟೆಂಡರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ತುಂತುರು ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ ಲಗತ್ತಿಸಿರತಕ್ಕದ್ದು. 


೦ 


9. ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ತೀರುವಳಿಗಾಗಿ ಸಾಲದ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ದ್ವಿಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. ಹಾಗೂ 
ಕೆಲಸವನ್ನು ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಹಣ ಪಾವತಿಗೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು. 
10. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಛೇರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. 
ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ 
ಪಿ.ಆರ್‌. 536 ನಂದಿಗಿರಿಧಾಮ 
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ 
ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕಟಣೆ 
ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಿಆಸುಇ 80 ಡಿಎಫ್‌ಆರ್‌ 2008, ಬೆ೦ಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕಃ 18ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 2008. 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಹಳೆಯ 42 ಹೈಬ್ಯಾಕ್‌ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್‌ ಕುರ್ಚಿಗಳು, 51 ಕುಷನ್‌ 
ಕುರ್ಚಿಗಳು ಹಾಗೂ 53 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ ಕುರ್ಚಿಗಳನ್ನು ಅಪ್‌ಹೋಲ್‌ಸ್ಟೀ ಮಾಡಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸಂಬಂಧ 


ತಯಾರಕರು ಅಥವಾ ಅವರ ಅಧಿಕೃತ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಂದ ಮೊಹರಾದ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಭಾಗ - ೫ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ ೩೦, ೨೦೦೮ ೧೮೧೫ 





ಇಚ್ಛೆಯುಳ್ಳವರು ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಇಲಾಖೆ (ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ). 
ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560 001 ಇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರೂ. 100.00 + 12.50 ರಂತೆ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ತೆರಿಗೆ ಸೇರಿ 
ಒಟ್ಟು ರೂ. 112.50 ಅಂದರೆ ರೂ.113.00 ಗಳಿಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್‌ ಢ್ರಾಪ್ಟ್‌ನ್ನು ನೀಡಿ ಟೆಂಡರ್‌ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ 
ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸಿ.ಆ.ಸು.ಇಲಾಖೆ (ಕಾರ್ಯಕಾರಿ), ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 23, ನೆಲಮಹಡಿ, ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು - 
560 001 ಇಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ದಿನಾಂಕಃ 12-11-2008 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:30 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಟೆಂಡರ್‌ 
ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಟೆಂಡರ್‌ ನಮೂನೆಗೆ ನೀಡಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ 
ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 

ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕಃ 19-11-2008 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:30 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ. ನಂತರ 
ಬಂದ ಟೆಂಡರ್‌ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 

ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಟೆಂಡರ್‌ ಬುಲಿಟಿನ್‌ ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 23, ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆ೦ಗಳೂರು - 560 
001, ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ದಿನಾ೦ಕ:21-11-2008 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 4:30 ಗಂಟೆಗೆ ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು. 
ಟೆಂಡರ್‌ ತೆರೆಯುವ ದಿನಾಂಕವು ಯಾವುದಾದರೂ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ರಜಾ ದಿನವಾದಲ್ಲಿ ಮಾರನೆಯ ಕೆಲಸದ ದಿನ ಅದೇ ವೇಳೆ 
ಮತ್ತು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು. 

1) ಟೆಂಡರ್‌ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಈ ಕಚೇರಿಯಿ೦ದಲೇ ಖರೀದಿಸಿ ದ್ವಿಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು 


ಹಾ ಹಾ ಶಬ" 


2) ಮುಂಗಡ ಠೇವಣಿ (ಇ.ಎಂ.ಡಿ) ಮೊತ್ತ ರೂ. 5000.00 ಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್‌ ಡ್ರಾಫ್ಟ್‌ನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ 
ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ (ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ). ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು - 
560 001 ಇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್‌ ಅರ್ಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್‌ ಡ್ರಾಫ್ಟ್‌ನ್ನು 
ಲಗತ್ತಿಸಿರದ ಟೆ೦ಡರ್‌ಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುವುದು. 
3) ದರಪಟ್ಟಯೊಂದಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 31-03-2008ಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಂತೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ 
ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್‌ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್‌ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 
4) ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಗೆ 90 ದಿನಗಳವರೆಗಿನ ದರ ಸಿಂಧುತ್ವ ಇರಬೇಕು. 
ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ 
(ಕಾರ್ಯಕಾರಿ), ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:23, ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರನ್ನು ಕಚೇರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಖುದ್ದಾಗಿ ಅಥವಾ 
ದಾರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 22033440 ಅಥವಾ 22033487 ರಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. 
ಕೆ.ಎಸ್‌. ಮಂಜುನಾಥ್‌ 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ (ಕಾರ್ಯಕಾರಿ) 
ಟೆಂಡರ್‌ ನಮೂನೆ 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯದ ಹಳೆಯ ಹೈಬ್ಯಾಕ್‌ ರಿವಾಲ್ಪಂಗ್‌ ಕುರ್ಚಿ ಕುಷನ್‌ ಕುರ್ಚಿ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ ಕುರ್ಚಿಗಳನ್ನು 
ಅಪ್‌ಹೋಲ್‌ಸ್ಟ್ರೀ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಟೆಂಡರ್‌. 


1. ಟೆಂಡರ್‌ ಉಲ್ಲೇಖ ಸಿಆಸುಇ 80 ಡಿಎಫ್‌ಆರ್‌ 2008 
2. ಟೆಂಡರ್‌ ಅರ್ಜಿ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ 
ದಿನಾಂಕ 18-10-2008, 
3. ಟೆಂಡರ್‌ ಅರ್ಜಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ 
ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ; 12-11-2008. 
4. ಟೆಂಡರ್‌ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 4 19-11-2008 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:30 
ಮತ್ತು ವೇಳೆ. ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ. 
5. ಟೆಂಡರ್‌ ತೆರೆಯುವ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು 
ವೇಳೆ ಕ 21-11-2008 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 4:30 ಗಂಟೆಗೆ. 


ಟೆಂಡರ್‌ ತೆರೆಯುವ ದಿನಾಂಕವು 

ಯಾವುದಾದರೂ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ರಜಾ 

ದಿನವಾದಲ್ಲಿ ಮಾರನೆಯ ಕೆಲಸದ ದಿನ 

ಅದೇ ವೇಳೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು. 


೧೮೧೬ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ ೩೦, ೨೦೦೮ ಭಾಗ - ೫ 





6. ಟೆಂಡರ್‌ ತೆರೆಯುವ ಸ್ಥಳ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಸು.ಇಲಾಖೆ (ಕಾರ್ಯಕಾರಿ) 
ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:23, ನೆಲಮಹಡಿ, 
ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆ೦ಗಳೂರು-1. 
7. ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ವಿಳಾಸ ಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
ಸು.ಇಲಾಖೆ (ಕಾರ್ಯಕಾರಿ) 
ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 23, ವಿಧಾನಸೌಧ, 
ಬೆ೦ಗಳೂರು - 560 001. 
8. ಟೆ೦ಡರ್‌ ಅರ್ಜಿ ದರ ರೂ. 100.00 + ಶೇಕಡ 12.5 ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ತೆರಿಗೆ 
(ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ನೂರ ಹದಿಮೂರು ಮಾತ್ರ) 
ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರ ಗಮನಕ್ಕೆ: 

1) ಟೆಂಡರ್‌ ಲಕೋಟೆಯ ಮೇಲೆ “ಹಳೆಯ ಕುರ್ಚಿಗಳನ್ನು ಅಪ ಪ್‌ಹೋಲ್‌ಸ್ಟೀ ಮಾಡಲು ದರಪಟ್ಟ” ಎಂದು 
ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ, ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಬರೆಯತಕ್ಕದ್ದು 

2) ದರಗಳನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿರುವ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು. 

3) ಸಂಸ್ಥೆಯು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅಗತ್ರಿಸಿರುವ ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿರುವ ಮಾದರಿಯಂತೆ (Specification) 
ಕುರ್ಚಿಗಳನ್ನು ಅಪ್‌ಹೋಲ್‌ಸ್ಟೀ ಮಾಡಲು ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು. 

4) ಬವ ದರವು ತೆರಿಗೆ. ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಇತ್ಯಾದಿ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು. 

5) ದರಪಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 31-03- 2008ಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಂತೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ತೆರಿಗೆ 
ಪಾವತಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್‌ ಹಾಗೂ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್‌ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 

6) ಯಶಸ್ವಿ ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ದರದಲ್ಲಿಯೇ ಕುರ್ಚಿಗಳನ್ನು ಅಪ ಪ್‌ಹೋಲ್‌ಸ್ಟೀ ಮಾಡಿಸುವುದು 
ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿದ ಈ ಕುರ್ಚಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಜಾಜಿ ವಾರಂಟಿಯನ್ನು 
ಒದಗಿಸ ತಕ್ಕದ್ದು. 

7) ಅಪ್‌ಹೋಲ್‌ಸ್ಟಿ € ಮಾಡಿ ಒದಗಿಸುವ ಕುರ್ಚಿಗಳು ದೋಷದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕೂಡಲೇ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಕೊಡಲು 
ಬದ್ಧರಿರಬೇಕು. ' 

8) ಕುರ್ಚಿಗಳನ್ನು ಅಪ್‌ಹೋಲ್‌ಸ್ಟೀ ಮಾಡಿ 15 ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಒದಗಿಸಲು ಬದ್ದರಿರಬೇಕು. 

9) ಮುಂಗಡ ಠೇವಣಿ (ಇ.ಎಂ. ಡಿ) ಮೊತ್ತ ರೂ. 5000.00 ಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್‌ ಡ್ರಾಫ್ಟ್‌ನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ 
ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ 'ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಕಣ ಇಲಾಖೆ (ಲೆಕ್ಕಪ ತ್ರ). ವರನ 
ಬೆಂಗಳೂರು - 560 001, ಇವರಿಗೆ ಹೆಸರಿಸಿ ಲಗತ್ತಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಮೂಲ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್‌ ಡ್ರಾಫ್ಟ್‌ನ್ನು 
ಲಗತ್ತಿಸಿರದ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುವುದು. 

10) ಯಶಸ್ವಿ ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರು "ಕುರ್ಚಿಗಳನ್ನು ಅಪ್‌ಹೋಲ್‌ಸ್ಟೀ ಮಾಡಿದ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯದ ಶೇಕಡ 5 ರಷ್ಟು 
ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿಯನ್ನು ಡಿ.ಡಿ. ರೂಪದಲ್ಲಿ “ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ 
ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ (ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ. ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560 001” ಇವರಿಗೆ ಹೆಸರಿಸಿ ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು. 

11) ಯಶಸ್ವಿ ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರ ಇ.ಎಂ.ಡಿ. ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕುರ್ಚಿಗಳನ್ನು ಅಪ್‌ಹೋಲ್‌ಸ್ಟೀ 
ಮಾಡಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿದ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಷರತ್ತುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗಿರದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 
ವಾಪಸ್ಸು ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 

12) ಅಯಶಸ್ವಿ ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್‌ ಡ್ರಾಫ್ಟ್‌ನ್ನು ಹಿ೦ದಿರುಗಿಸಲಾಗುವುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ 
ರೀತಿಯ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 

13) ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕಃ 19-11-2008 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:30 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ (ಕಾರ್ಯಕಾರಿ), ಕೊಠಡಿ 
ಸಂಖ್ಯೆ: 23, ನೆಲಮಹಡಿ, ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560 001 ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ನಂತರ 
ಬ೦ದ ಟೆಂಡರ್‌ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 

14) ದರಪಟ್ಟಯೊಂದಿಗೆ ಠೇವಣಿಯನ್ನು (ಇ.ಎಂ.ಡಿ) ನೀಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮೇಲಿನ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ಣ 
ವಿವರವನ್ನು ನೀಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಡಕ್‌ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕ ರರಿಸಲಾಗುವುದು. 


ಭಾಗ - ೫ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ ೩೦, ೨೦೦೮ ೧೮೧೭ 





ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವನ್ನು ನೀಡದೇ ಯಾವುದೇ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಅಥವಾ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ 
ಹಕ್ಕನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. 
ಕೆ.ಎಸ್‌. ಮಂಜುನಾಥ್‌ 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ (ಕಾರ್ಯಕಾರಿ) 
ಅನುಬಂಧ 
ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 
ಸಚಿವಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಹಳೆಯ ಕುರ್ಚಿಗಳನ್ನು ಅಪ್‌ ಹೋಲ್‌ ಸ್ರೀ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 
ಸಿಆಸುಇ 80 ಡಿಎಫ್‌ಆರ್‌ 2008 
ಕ್ತ 


ಕ್ರಸಂ. ಸಾಮಗಿ ವಿವರ ದರ ಒಂದಕ್ಕೆ ರೂ. | ತೆರಿಗೆ 
CUSHION CHAIRS 

Repairing the cushion - visitors’ chairs by replacing 
the cushions of seat, back & handles, reupholstering 
with polyvise fabric & repainting the frame & 
replacing the Nylon bushes. 

2 COMPUTER CHAIRS 

Repairing the Computer chairs by replacing the 
cushions of seat, back & handles, reupholstering with 
polyvise fabric & repainting the frame & replacing the 
high density Nylon castors. 

3 HIGH BACK EXECUTIVE REVOLVING CHAIR 
Repairing of Executive Revolving Chair by replacing 
broken wheels, metal base cushion of seat & back & 
fabric upholstering & repainting the frame. 


ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರ ಸಹಿ 








x 


























(ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ಮೊಹರಿನೊಂದಿಗೆ) ಕೆ.ಎಸ್‌. ಮಂಜುನಾಥ್‌ 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
ಪಿ.ಆರ್‌. 538 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ (ಕಾರ್ಯಕಾರಿ) 
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ 
ಅಧಿಸೂಚನೆ 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಿಆಸುಇ 80 ಡಿಎಫ್‌ಆರ್‌ 2008, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕಃ 6ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 2008. 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಹಳೆಯ 30 ಹೈಬ್ಯಾಕ್‌ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್‌ ಕುರ್ಚಿಗಳನ್ನು 15 ಕುಷನ್‌ 
ಕುರ್ಚಿಗಳು ಹಾಗೂ 40 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ ಕುರ್ಚಿಗಳನ್ನು ಅಪ್‌ ಹೋಲ್‌ಸ್ಟ್ರೀ ಮಾಡಿಸಲು ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದ ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕಟಣೆ 
ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಿಆಸುಇ 80 ಡಿಎಫ್‌ಆರ್‌ 2008, ದಿನಾಂಕ: 24.07.2008ನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, 
ಕೆ.ಎಸ್‌. ಮಂಜುನಾಥ್‌ 
ಪಿ.ಆರ್‌. 539 ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ (ಕಾರ್ಯಕಾರಿ) 
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ 
ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕಟಣೆ 
ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಿಆಸುಇ 147 ಡಿಎಫ್‌ಆರ್‌ 2008, ಬೆ೦ಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕಃ 20ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 2008. 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಹಳೆಯ 20 (ಇಪ್ಪತ್ತು. ಸೋಫಾಸೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಅಪ್‌ಹೋಲ್‌ಸ್ಟೀ 
ಮಾಡಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸಂಬಂಧ ತಯಾರಕರು ಅಥವಾ ಅವರ ಅಧಿಕೃತ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಂದ ಮೊಹರಾದ 
ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಇಚ್ಛೆಯುಳ್ಳವರು ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಇಲಾಖೆ (ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ). 
ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560 001 ಇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರೂ. 100.00 + 12.50 ರಂತೆ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ತೆರಿಗೆ ಸೇರಿ 


೧೮೧೮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ ೩೦, ೨೦೦೮ ಭಾಗ - ೫ 





ಒಟ್ಟು ರೂ. 112.50 ಅಂದರೆ ರೂ.113.00 ಗಳಿಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್‌ ಢ್ರಾಪ್ಟ್‌ನ್ನು ನೀಡಿ ಟೆಂಡರ್‌ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ 
ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸಿ.ಆ.ಸು.ಇಲಾಖೆ (ಕಾರ್ಯಕಾರಿ), ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 23, ನೆಲಮಹಡಿ, ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆ೦ಗಳೂರು - 
560 - 001 ಇಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ದಿನಾಂಕಃ 17-11-2008 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:30 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಟೆಂಡರ್‌ 
ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಟೆಂಡರ್‌ ನಮೂನೆಗೆ ನೀಡಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ 
ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 

ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕಃ 21-11-2008 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:30 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ. ನಂತರ 
ಬಂದ ಟೆಂಡರ್‌ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 

ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಟೆಂಡರ್‌ ಬುಲಿಟಿನ್‌ ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 23, ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು - 
560001 ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕಃ 24-11-2008 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 430 ಗಂಟೆಗೆ 
ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು. ಟೆಂಡರ್‌ ತೆರೆಯುವ ದಿನಾಂಕವು ಯಾವುದಾದರೂ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ರಜಾ ದಿನವಾದಲ್ಲಿ ಮಾರನೆಯ 
ಕೆಲಸದ ದಿನ ಅದೇ ವೇಳೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು. 

1. ಟೆಂಡರ್‌ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಈ ಕಚೇರಿಯಿಂದಲೇ ಖರೀದಿಸಿ ದ್ವಿಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು 


ಠಜಿ" 


2. ಮುಂಗಡ ಠೇವಣಿ (ಇ.ಎಂ.ಡಿ) ಮೊತ್ತ ರೂ. 5000.00 ಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್‌ ಡ್ರಾಫ್ಟ್‌ನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ 


ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ (ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ. ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆ೦ಗಳೂರು - 560 001 
ಇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್‌ ಅರ್ಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್‌ ಡ್ರಾಫ್ಟ್‌ನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿರದ 
ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುವುದು. 
3. ದರಪಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 31-03-2008ಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಂತೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ 
ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್‌ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್‌ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 
4. ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಸಾಮಗಿಗಳಿಗೆ 90 ದಿನಗಳವರೆಗಿನ ದರ ಸಿಂಧುತ್ವ ಇರಬೇಕು. 
ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ (ಕಾರ್ಯಕಾರಿ) 
ಇವರನ್ನು ಕಚೇರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಖುದ್ದಾಗಿ ಅಥವಾ ದಾರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 22033440 ಅಥವಾ 22033487 ರಲ್ಲಿ 
ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. 
ಕೆ.ಎಸ್‌.ಮಂಜುನಾಥ್‌ 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ (ಕಾರ್ಯಕಾರಿ) 


ಟೆಂಡರ್‌ ನಮೂನೆ 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಹಳೆಯ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಅಪ್‌ಹೋಲ್‌ಸ್ಟೀ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಟೆಂಡರ್‌. 
1. ಟೆಂಡರ್‌ ಉಲ್ಲೇಖ : ಸಿಆಸುಇ 147 ಡಿಎಫ್‌ಆರ್‌ 2008 
2. ಟೆಂಡರ್‌ ಅರ್ಜಿ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ 
ದಿನಾಂಕ : 20-10-2008. 
3. ಟೆಂಡರ್‌ ಅರ್ಜಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ 
ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ : 17-11-2008. 
4. ಟೆಂಡರ್‌ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ : 21-11-2008 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:30 
ಮತ್ತು ವೇಳೆ. ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ. 
5. ಟೆಂಡರ್‌ ತೆರೆಯುವ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು 
ವೇಳೆ : 24-11-2008 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 4:30 ಗಂಟೆಗೆ. 


ಟೆಂಡರ್‌ ತೆರೆಯುವ ದಿನಾಂಕವು 
ಯಾವುದಾದರೂ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ರಜಾ 
ದಿನವಾದಲ್ಲಿ ಮಾರನೆಯ ಕೆಲಸದ ದಿನ 
ಅದೇ ವೇಳೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 
ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು. 


ಭಾಗ - ೫ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ ೩೦, ೨೦೦೮ ೧೮೧೯ 





6. ಟೆಂಡರ್‌ ತೆರೆಯುವ ಸ್ಥಳ : ಸರ್ಕಾರದ ಉಪಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 


ಸಿ.ಆ.ಸು.ಇಲಾಖೆ (ಕಾರ್ಯಕಾರಿ) 
ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:23, ನೆಲಮಹಡಿ, 
ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆ೦ಗಳೂರು-1. 


7. ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ವಿಳಾಸ : ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 


ಸಿ.ಆ.ಸು.ಇಲಾಖೆ (ಕಾರ್ಯಕಾರಿ) 
ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 23, ವಿಧಾನಸೌಧ, 
ಬೆಂಗಳೂರು - 560 001. 


8. ಟೆಂಡರ್‌ ಅರ್ಜಿ ದರ : ರೂ.100.00 + ಶೇಕಡ 12.5 ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ತೆರಿಗೆ 


(ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ನೂರ ಹದಿಮೂರು ಮಾತ್ರ 


ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರ ಗಮನಕ್ಕೆ: 


1) 


2) 
3) 


4) 
5) 


6) 


7) 
8) 
9) 


10) 


11) 


12) 


13) 


14) 


ಟೆಂಡರ್‌ ಲಕೋಟೆಯ ಮೇಲೆ “ಹಳೆಯ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್‌ಗಳ ಅಪ್‌ಹೋಲ್‌ಸ್ಟೀ ಮಾಡಲು ದರಪಟ್ಟಿ” ಎಂದು 
ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ, ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಬರೆಯತಕ್ಕದ್ದು. 

ದರಗಳನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿರುವ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು. 

ಸಂಸ್ಥೆಯು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿರುವ ಮಾದರಿಯಂತೆ (Specification) ಸೋಫಾಸೆಟ್‌ ಅಪ್‌ಹೋಲ್‌ಸ್ಟೀ 
ಮಾಡಲು ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು. 

ನಮೂದಿಸುವ ದರವು ತೆರಿಗೆ, ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಇತ್ಯಾದಿ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು. 

ದರಪಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 31-03-2008ಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಂತೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ 
ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್‌ ಹಾಗೂ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್‌ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 

ಯಶಸ್ವಿ ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ದರದಲ್ಲಿಯೇ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಅಪ್‌ಹೋಲ್‌ಸ್ಟೀ ಮಾಡಿಸುವುದು 
ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿದ ಈ ಸೋಫಾಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯವರೆವಿಗೂ ವಾರಂಟಿಯನ್ನು 
ಒದಗಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 

ಒದಗಿಸುವ ಇಂತಹ ಸೋಫಾಸೆಟ್‌ ದೋಷದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕೂಡಲೇ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಕೊಡಲು ಬದ್ಧರಿರಬೇಕು. 
ಸೋಫಾಸೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಅಪ್‌ಹೋಲ್‌ಸ್ಟೀ ಮಾಡಿ 15 ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಒದಗಿಸಲು ಬದ್ದರಿರಬೇಕು. 

ಮುಂಗಡ ಠೇವಣಿ (ಇ.ಎಂ.ಡಿ) ಮೊತ್ತ ರೂ. 5000.00 ಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್‌ ಡ್ರಾಫ್ಟ್‌ನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ (ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ). ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560 001 
ಇವರಿಗೆ ಹೆಸರಿಸಿ ಲಗತ್ತಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಮೂಲ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್‌ ಡ್ರಾಫ್ಟ್‌ನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿರದ ಟೆ೦ಡರ್‌ಗಳನ್ನು 
ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುವುದು. 

ಯಶಸ್ವಿ ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರು ಸೋಫಾಸೆಟ್‌ ಅಪ್‌ಹೋಲ್‌ಸ್ಟೀ ಮಾಡಿದ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯದ ಶೇಕಡ 5 ರಷ್ಟು ಭದ್ರತಾ 
ಠೇವಣಿಯನ್ನು ಡಿ.ಡಿ. ರೂಪದಲ್ಲಿ “ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ 
ಇಲಾಖೆ (ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ, ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560 001” ಇವರಿಗೆ ಹೆಸರಿಸಿ ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು. 

ಯಶಸ್ವಿ ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರ ಇ.ಎಂ.ಡಿ. ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸೋಫಾಸೆಟ್‌ ಅಪ್‌ಹೋಲ್‌ಸ್ಟೀ ಮಾಡಿ 
ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿದ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಷರತ್ತುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗಿರದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಾಪಸ್ಸು 
ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 

ಅಯಶಸ್ವಿ ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್‌ ಡ್ರಾಫ್ಟ್‌ನ್ನು ಹಿ೦ದಿರುಗಿಸಲಾಗುವುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ 
ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 

ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕಃ 21-11-2008 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:30 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಸರ್ಕಾರದ 
ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ (ಕಾರ್ಯಕಾರಿ), ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 23, 
ನೆಲಮಹಡಿ, ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560 001 ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ನಂತರ ಬಂದ ಟೆಂಡರ್‌ 
ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 

ದರಪಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಠೇವಣಿಯನ್ನು (ಇ.ಎಂ.ಡಿ) ನೀಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮೇಲಿನ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ವಿವರವನ್ನು 
ನೀಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಟೆಂಡರ್‌ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುವುದು. 


೧೮೨೦ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ ೩೦, ೨೦೦೮ ಭಾಗ - ೫ 





ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವನ್ನು ನೀಡದೇ ಯಾವುದೇ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಅಥವಾ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ 
ಹಕ್ಕನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. 
ಕೆ.ಎಸ್‌. ಮಂಜುನಾಥ್‌ 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ (ಕಾರ್ಯಕಾರಿ) 
ಅನುಬಂಧ 
ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ 
ಸಚಿವಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಹಳೆಯ ಸೋಫಾಸೆಟ್‌ಗಳ ಅಪ್‌ಹೋಲ್‌ಸ್ಟೀ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 
ಸಿಆಸುಇ 147 ಡಿಎಫ್‌ಆರ್‌ 2008 
0. ಸಾಮಗ್ರಿ ವಿವರ ದರ ಒಂದಕ್ಕೆ ರೂ. ತೆರಿಗೆ 
2 3 4 
ಸೋಫಾಸೆಟ್‌ ಅಪ್‌ ಹೋಲ್‌ಸ್ಟ್ರೀ 





2. 


ಕ್ರ 








pl 





Repairing of Sofa by changing the 
broken frames if any, replacing the 
“U’ foam with ‘Sleep well’ 
cushions for seats & backs & 
reupholstring with ‘Jacqyard’ 
fabric . One sofa set 3+1+1 
ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರ ಸಹಿ 




















(ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ಮೊಹರಿನೊಂದಿಗೆ) ಕೆ.ಎಸ್‌. ಮಂಜುನಾಥ್‌ 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಪಿ.ಆರ್‌. 540 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ (ಕಾರ್ಯಕಾರಿ) 


BANNERGHATTA BIOLOGICAL PARK 
(A unit Under Zoo Authority of Karnataka) 
Office of the 
Executive Director & Conservator of Forests, 
Bannerghatta Biological Park, Bangalore - 83 
No. A2/ BBP/ FEED/ CR-1/ 2008-09, Date: - 227 October 2008 
BRIEF SHORT TERM RE-TENDER NOTIFICATION 
It is hereby notified for the general information of the public that sealed tenders are invited and 
will be received by the Executive Director & Conservator of Forests, Bannerghatta Biological Park, 
Bangalore - 83 from the registered contractors of this office for supply of beef to the Captive Wild Animals 
of Bannerghatta Biological Park for the year 2008-2009 up to 3:00 PM on 10/ 11/ 2008. Those who have 
got the Trade License Certificate from Bruhat Bangalore Mahanagara Palike, Health Department and 
Certificate from the Karnataka Meat & Poultry Marketing Corporation Limited proof of slaughter of beef 
are only eligible to participate in tender. The detailed in the schedule noted below. The tender shall be 
opened by Executive Director or an authorized officer by him on 10/11/2008 at 4:30 P.M. 
SCHEDULE 




















ಊಟ Approximate cost of EMD to be 
Ne: Particulars of works the commodities put to furnished 
tender (Rs. In lakhs) (Rs. In lakhs) 
1. Supply of Beef to Safaris 87.71 8.77 
2. Supply of Beef to Zoo 13.95 1.39 











ಭಾಗ - ೫ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ ೩೦, ೨೦೦೮ ೧೮೨೧ 


























Unit Approximate cost of EMD to be 
No. Particulars of works the commodities put to furnished 
tender (Rs. In lakhs) (Rs. In lakhs) 
3. Supply of Beef to Rescue Centre 76.61 7.66 
4. Supply of Beef Born Free Foundation Tigers 6.71 0.67 





CONDITIONS:- 

1. The tender forms will be available in the office of the undersigned during the office hours from 
05/11/ 2008 to 08/ 11/ 2008 on payment of Rs. 563 (including taxes) at statutory rates separately 
for each unit. 

2. They should produce Photo copy of the Government recognized slaughter house license while 
receiving the tender form. 

3. Other detailed conditions can be had from the office of the undersigned during the office hours on 
working days. 

Executive Director, 
Bannerghatta Biological Park, 


Bangalore - 83. 
ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಬಯಲಾಜಿಕಲ್‌ ಪಾರ್ಕ್‌ 


(ಕರ್ನಾಟಕ ಮೃಗಾಲಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಒಂದು ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆ) 
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ 


ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಬಯಲಾಜಿಕಲ್‌ ಪಾರ್ಕ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು - 83 
ಸಂಖ್ಯೆ: ಎ2/ ಬಬಪಾ/ ಫೀಡ್‌/ ಸಿಆರ್‌-1/2008-2009, ದಿನಾಂಕ: 22ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 2008 
ಸಂಕ್ಟಿಪ್ತ ಅಲ್ಪಾವದಿ ಮರು ಟೆಂಡರು ಪ್ರಕಟಣೆ 

ಈ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, 2008-2009 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ 
ಬಯಲಾಜಿಕಲ್‌ ಪಾರ್ಕಿನಲ್ಲಿರುವ ವನ್ಯಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಷೆಡ್ಯೂಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವಂತೆ ದನದ ಮಾಂಸ 
ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಮರು ಟೆಂಡರನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರು ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಬಯಲಾಜಿಕಲ್‌ 
ಪಾರ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನೊಂದಾಯಿಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾಗಿರಬೇಕು. ಬೃಹತ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ 
ಇವರಿಂದ ಟ್ರೇಡ್‌ ಲೈಸೆನ್ಸ್‌ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್‌ ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ಕೋಳಿ ಮಾರಾಟ ನಿಗಮ 
ನಿಯಮಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯವರಿಂದ ದನದ ಮಾಂಸ ಸರಬರಾಜು ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು 
ಮಾತ್ರ ಅರ್ಹರಿರುತ್ತಾರೆ. ಮೊಹರು ಮಾಡಿದ ಟೆಂಡರನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 10/ 11/ 2008 ರಂದು ಈ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 
3.00 ಘಂಟೆ ಒಳಗೆ ಟೆಂಡರು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅದೇ ದಿನ ಸಂಜೆ 4.30 ಘಂಟೆಗೆ ಟೆಂಡರನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು. 




















ಟೆಂಡರಿಗೆ ಇಡಲಾದ 
ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ 
ಯೂನಿಟ್‌ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ig 
ವಿವರಗಳು ಇ.ಎಂ.ಡಿ ಹಣ 
ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಹ ಲಕಗ9) 
(ರೂ.ಲಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ) TT 
1 ಸಫಾರಿಗೆ ದನದ ಮಾಂಸ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದು 87.71 8.77 
ಮೃಗಾಲಯಕ್ಕೆ ದನದ ಮಾಂಸ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದು 13.95 1.39 
ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ದನದ ಮಾಂಸ ಸರಬರಾಜು ಡ್‌ ಇ 
ಮಾಡುವುದು ಕ 
4 ಬಿ.ಎಫ್‌.ಎಫ್‌ ಹುಲಿಗಳಿಗೆ ದನದ ಮಾಂಸ ಸರಬರಾಜು ಸ್ಟ್‌ ಸ 
ಮಾಡುವುದು ` 














ಷರತ್ತುಗಳು:- 
1. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೂನಿಟ್‌ಗೆ ರೂ. 563/- (ತೆರಿಗೆಗಳು ಸೇರಿ) ಹಣ ಪಾವತಿಸಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಟೆಂಡರ್‌ 
ಫಾರಂನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿಯ ಕೆಲಸದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: ೦5/ 11/ 2008 ರಿಂದ ೦8/ 11/ 2008 ರವರೆಗೆ 
ಪಡೆಯಬಹುದು. 








೧೮೨೨ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ ೩೦, ೨೦೦೮ ಭಾಗ - ೫ 





2. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕಸಾಯಿಖಾನೆಯ ಲೈಸೆನ್ಸ್‌ ಹೊಂದಿರುವ ಟೆಂಡರುದಾರರು 
ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಲೈಸೆನ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಟೆಂಡರ್‌ ಫಾರಂನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುವುದು. 
3. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿಯ ಕೆಲಸದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. 
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, 
ಪಿ.ಡಿ. 102 ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಬಯಲಾಜಿಕಲ್‌ ಪಾರ್ಕ್‌, 


ಬೆಂಗಳೂರು - 83. 


PUBLIC WORKS, PORTS & INLAND WATER TRANSPORT DEPARTMENT 
BANGALORE DIVISION, BANGALORE. 
SHORT TERM INVITATION FOR TENDERS (IFT) 
IFTNo:PWD/2008-09/WORK_INDENT-280, Date: 23" October 2008 

The Executive Engineer.,PW,P&IWTD., Bangalore Division, Bangalore invites tenders from 
eligible tenderers, for the construction works detailed in the Table below. Item wise, Two Cover Tender 
procedure as per Rule28 of the KTPP Act shall be followed. The Tenderers are required to submit two 
separate sealed covers, one containing the Earnest money deposit and the details of their capability to 
undertake the tender (as detailed in ITT Clause 3and 6), which will be opened first and the second cover 
containing the price tender which will be opened only if the Tenderer is found to be qualified to execute 
the tendered works. The Tenderers are advised to note the minimum qualification criteria specified in 
Clause 3 of the Instructions to Tenderers to qualify for award of the contract. 

Tender documents may be downloaded from Government of Karnataka e-Procurement website 
https://eproc.karnataka.gov.in/eportal/index.seam under login for Contractors: The tender can be 
downloaded in the portal as per prescribed date and time published in the portal. Only Interested 
Contractors who wish to participate should remit online transaction fee for tender after registering in the 
portal. The transaction fee is non-refundable under any circumstances. 

The tenders shall have a minimum validity period of 90days after the deadline date fixed for 
submission of tendes.Tenders must be accompanied by earnest money deposit specified for the work in 
the table below, which shall be paid online through e-Procurement portal and shall be valid for 45 days 
beyond the validity of the tender. . 

Tenders must be electronically submitted (on-line through internet) with in the date and time 
published in e-procurement portal. First Cover Tenders will be opened at prescribed time and date in the 
eprocurement portal, in the presence of the Tenderers who wish to attend at the Office of the Executive 
Engineer, Bangalore Division , Bangalore. 

TABLE 
NAME OF WORK: Improvements to Belavangala - Arudi road at selected reaches in Doddaballapura 
taluk, Bangalore rural district. 
Approximate value of work put to tender : Rs. 275.00 Lakhs 
E.M.D. : Rs. 412500.00 
Transaction fee, only in case of tenderers who wish to participate.: Rs.5000.00 
Period of completion :  6months (excluding rainy season) 
Last date and time for tender queries / clarifications : 12-11-2008 upto 5.00 pm 


Pre-bid tender meeting. : 14-11-2008 at 11.00 am 
Last date and time for receipt of tenders : 28.11.2008 upto 4.00 pm 
Date and time of opening of technical bid. : 03.12.2008 at 4.30 pm 


Date and time of opening of financial bid. : 11.12.2008 at 11.00 am 


ಭಾಗ - ೫ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ ೩೦, ೨೦೦೮ ೧೮೨೩ 





Eligible Tenderers 
Tenderers shall not be under a declaration of ineligibility for corrupt and fraudulent practices 
issued by the Government of Karnataka. 
Tenders from Joint ventures are not acceptable. 
Qualification of the Tenderer: 
To qualify for award of this contract, each tenderer in its name should have in the last five years i.e 2003- 
04 to 2007-08. 
a) Achieved in at least two financial years a minimum financial turnover (in all classes of civil 
engineering construction works only). Of Rs. 550.00 Lakhs. 
b) Mandating satisfactorily completion as a prime contractor for at least one similar work to an 
extent of Rs. 220.00Lakhs 
c) Executed in any one year the following minimum quantities of work. 
Earth work in both Excavation and Embankment - 5000 Cum. 
Wet Mix Macadam/Water Bound Macadam-2800 Cum. 
Bituminous Work -1200 Cum. 
Cement Concrete (including RCC&PSC) - 50 Cum. 
Each Tenderer should further demonstrate: 


a) Availability by owning the following key and critical equipments for this work. 









































1. | 40/60 TPH capacity hot mix plant - 1 No 
2. | Paver Finisher - 1 No 
3. | Vibratory Road Roller 1 No 
4. | Diesel Road Roller 8 - 10 Tonne capacity 3 Nos. 
5. | Tipper 5 Nos. 
6. | Vehicle Mounted ( Tank) Mechanical sprayer 1 No 
7. | Motor grader - 1 No 
8. | Mechanical excavator 1 No 
9. | Air compressor 1 No 
10] Concrete mixers 2 No 
11] Concrete vibrators 2 Nos 











Note: Tenderer shall own equipments at Sl. No. 1, 2 and 3. The remaining equipments can be deployed 
on the work, on lease / hire basis provided, the relevant documents 

(commitment agreements etc.,) for availability for this works are furnished. Ownership documents of all 
these equipments shall be furnished. 

b) Liquid assets and/or availability of credit facilities of no less than Rs. 90.00 Lakhs ( credit lines! letter of 
credit/certificates from banks for meeting the fund requirement etc). 

Tenderers who meet the above specified minimum qualifying criteria, and if their available tender 
capacity is more than the total tender value, will only be qualified. The available tender capacity will be 
calculated as detailed in tender documents. 

Other details can be seen in Government of Karmataka e-Procurement website 
https://eproc.karnataka.gov.in/eportal/index.seam. 
Executive Engineer, 
P.R. 545 Bangalore Division, Bangalore. 


೧೮೨೪ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ ೩೦, ೨೦೦೮ ಭಾಗ - ೫ 





PUBLIC WORKS, PORTS & INLAND WATER TRANSPORT DEPARTMENT 
BANGALORE DIVISION, BANGALORE. 
SHORT TERM INVITATION FOR TENDERS (IFT) 
IFTNo:PWD/2008-09/WORK_INDENT-285, Date: 23" October 2008 

The Executive Engineer.,PW,P&IWTD., Bangalore Division, Bangalore invites tenders from 
eligible tenderers, for the construction works detailed in the Table below. Item wise, Two Cover Tender 
procedure as per Rule28 of the KTPP Act shall be followed. The Tenderers are required to submit two 
separate sealed covers, one containing the Earnest money deposit and the details of their capability to 
undertake the tender (as detailed in ITT Clause 3and 6), which will be opened first and the second cover 
containing the price tender which will be opened only if the Tenderer is found to be qualified to execute 
the tendered works. The Tenderers are advised to note the minimum qualification criteria specified in 
Clause 3 of the Instructions to Tenderers to qualify for award of the contract. 

Tender documents may be downloaded from Government of Karnataka e-Procurement website 
https://eproc.karnataka.gov.in/eportal/index.seam under login for Contractors: The tender can be 
downloaded in the portal as per prescribed date and time published in the portal. Only Interested 
Contractors who wish to participate should remit online transaction fee for tender after registering in the 
portal. The transaction fee is non-refundable under any circumstances. 

The tenders shall have a minimum validity period of 90days after the deadline date fixed for 
submission of tendes. Tenders must be accompanied by earnest money deposit specified for the work in 
the table below, which shall be paid online through e-Procurement portal and shall be valid for 45 days 
beyond the validity of the tender. . 

Tenders must be electronically submitted (on-line through internet) with in the date and time 
published in e-procurement portal. First Cover Tenders will be opened at prescribed time and date in the 
eprocurement portal, in the presence of the Tenderers who wish to attend at the Office of the Executive 
Engineer, Bangalore Division , Bangalore. 

TABLE 
NAME OF WORK: Improvements to Kodigehalli - Kanakenahalli road Thondebhavi 
in Doddaballapura taluk, Bangalore rural district(Selected Reaches) 
Approximate value of work put to tender : Rs. 138.00 Lakhs 
E.M.D. : Rs. 207000.00 


Transaction fee, only in case of tenderers who wish to participate.: Rs.5000.00 


Period of completion :  6months (excluding rainy season) 


Last date and time for tender queries / clarifications : 03-11-2008 upto 5.00 pm 


Pre-bid tender meeting. : 05-11-2008 at 11.00 am 
Last date and time for receipt of tenders : 14.11.2008 upto 4.00 pm 
Date and time of opening of technical bid. : 19.11.2008 at 4.30 pm 
Date and time of opening of financial bid. : 27.11.2008 at 11.00 am 


Eligible Tenderers 
Tenderers shall not be under a declaration of ineligibility for corrupt and fraudulent practices 


issued by the Government of Karnataka. 


ಭಾಗ - ೫ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ ೩೦, ೨೦೦೮ ೧೮೨೫ 





Tenders from Joint ventures are not acceptable. 
Qualification of the Tenderer: 
To qualify for award of this contract, each tenderer in its name should have in the last five years i.e 2003- 
04 to 2007-08. 
j) Achieved in at least two financial years a minimum financial turnover (in all classes of civil 
engineering construction works only). Of Rs. 276.00 Lakhs. 
k) Mandating satisfactorily completion as a prime contractor for at least one similar work to an 
extent of Rs. 111.00Lakhs 
|) Executed in any one year the following minimum quantities of work. 
Earth work in both Excavation and Embankment - 4650 Cum. 
Wet Mix Macadam/Water Bound Macadam-1300 Cum. 
Bituminous Work -660 Cum. 
Each Tenderer should further demonstrate: 


a) Availability by owning the following key and critical equipments for this work. 






































1. | 40/60 TPH capacity hot mix plant - 1 No 
2. | Paver Finisher - 1 No 
3. | Vibratory Road Roller 1 No 
4. | Diesel Road Roller 8 - 10 Tonne capacity 3 Nos. 
5. | Tipper 5 Nos. 
6. | Vehicle Mounted ( Tank) Mechanical sprayer 1 No 
7. | Motor grader - 1 No 
8. | Mechanical excavator 1 No 
9. | Air compressor 1 No 








Note: Tenderer shall own equipments at Sl. No. 1, 2 and 3. The remaining equipments can be deployed 
on the work, on lease / hire basis provided, the relevant documents 

(commitment agreements etc.,) for availability for this works are furnished. Ownership documents of all 
these equipments shall be furnished. 

0) Liquid assets and/or availability of credit facilities of no less than Rs. 45.00 Lakhs ( credit lines’ letter of 
credit/certificates from banks for meeting the fund requirement etc). 

Tenderers who meet the above specified minimum qualifying criteria, and if their available tender 
capacity is more than the total tender value, will only be qualified. The available tender capacity will be 
calculated as under: 

Other details can be seen in Government of Karmataka e-Procurement website 
https://eproc.karnataka.gov.in/eportal/index.seam. 
Executive Engineer, 

P.R. 546 Bangalore Division, Bangalore. 
PUBLIC WORKS, PORTS & INLAND WATER TRANSPORT DEPARTMENT 
BANGALORE DIVISION, BANGALORE. 

SHORT TERM INVITATION FOR TENDERS (IFT) 
IFTNo:PWD/2008-09/WORK_INDENT-286 Date: 23 October 2008 
The Executive Engineer.,PW,P&IWTD., Bangalore Division, Bangalore invites tenders from 


eligible tenderers, for the construction works detailed in the Table below. Item wise, Two Cover Tender 


೧೮೨೬ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ ೩೦, ೨೦೦೮ ಭಾಗ - ೫ 





procedure as per Rule28 of the KTPP Act shall be followed. The Tenderers are required to submit two 
separate sealed covers, one containing the Earnest money deposit and the details of their capability to 
undertake the tender (as detailed in ITT Clause 3and 6), which will be opened first and the second cover 
containing the price tender which will be opened only if the Tenderer is found to be qualified to execute 
the tendered works. The Tenderers are advised to note the minimum qualification criteria specified in 
Clause 3 of the Instructions to Tenderers to qualify for award of the contract. 

Tender documents may be downloaded from Government of Karnataka e-Procurement website 
https://eproc.karnataka.gov.in/eportal/index.seam under login for Contractors: The tender can be 
downloaded in the portal as per prescribed date and time published in the portal. Only Interested 
Contractors who wish to participate should remit online transaction fee for tender after registering in the 
portal. The transaction fee is non-refundable under any circumstances. 

The tenders shall have a minimum validity period of 90days after the deadline date fixed for 
submission of tendes.Tenders must be accompanied by earnest money deposit specified for the work in 
the table below, which shall be paid online through e-Procurement portal and shall be valid for 45 days 
beyond the validity of the tender. . 

Tenders must be electronically submitted (on-line through internet) with in the date and time 
published in e-procurement portal. First Cover Tenders will be opened at prescribed time and date in the 
eprocurement portal, in the presence of the Tenderers who wish to attend at the Office of the Executive 
Engineer, Bangalore Division , Bangalore. 

TABLE 
NAME OF WORK: Improvements to Belavangala - Kanasavadi road at selected reaches 
in Doddaballapura taluk, Bangalore rural district 
Approximate value of work put to tender : Rs. 175.00 Lakhs 
E.M.D. : Rs. 263000.00 
Transaction fee, only in case of tenderers who wish to participate.: Rs.5000.00 
Period of completion :  6months (excluding rainy season) 


Last date and time for tender queries / clarifications : 03-11-2008 upto 5.00 pm 


Pre-bid tender meeting. : 05-11-2008 at 11.00 am 
Last date and time for receipt of tenders : 14.11.2008 upto 4.00 pm 
Date and time of opening of technical bid. : 19.11.2008 at 4.30 pm 
Date and time of opening of financial bid. : 27.11.2008 at 11.00 am 


Eligible Tenderers 
Tenderers shall not be under a declaration of ineligibility for corrupt and fraudulent practices 
issued by the Government of Karnataka. 
Tenders from Joint ventures are not acceptable. 
Qualification of the Tenderer: 
To qualify for award of this contract, each tenderer in its name should have in the last five years i.e 2003- 
04 to 2007-08. 
g) Achieved in at least two financial years a minimum financial turnover (in all classes of civil 
engineering construction works only). Of Rs. 350.00 Lakhs. 
h) Mandating satisfactorily completion as a prime contractor for at least one similar work to an 
extent of Rs. 140.00Lakhs 


ಭಾಗ - ೫ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ ೩೦, ೨೦೦೮ ೧೮೨೭ 





i) Executed in any one year the following minimum quantities of work. 
Earth work in both Excavation and Embankment - 5350 Cum. 
Wet Mix Macadam/Water Bound Macadam-18600 Cum. 
Bituminous Work -850 Cum. 
Each Tenderer should further demonstrate: 


a) Availability by owning the following key and critical equipments for this work. 
































1. | 40/60 TPH capacity hot mix plant - 1 No 
2. | Paver Finisher - 1 No 
3. | Vibratory Road Roller 1 No 
4. | Diesel Road Roller 8 - 10 Tonne capacity 3 Nos. 
5. | Tipper 5 Nos. 
6. | Vehicle Mounted ( Tank) Mechanical sprayer 1 No 
7. | Motor grader - 1 No 
8. | Mechanical excavator 1 No 
9. | Air compressor 1 No 














Note: Tenderer shall own equipments at Sl. No. 1, 2 and 3. The remaining equipments can be deployed 
on the work, on lease / hire basis provided, the relevant documents 

(commitment agreements etc.,) for availability for this works are furnished. Ownership documents of all 
these equipments shall be furnished. 

0) Liquid assets and/or availability of credit facilities of no less than Rs. 60.00 Lakhs ( credit lines’ letter of 
credit/certificates from banks for meeting the fund requirement etc). 

Tenderers who meet the above specified minimum qualifying criteria, and if their available tender 
capacity is more than the total tender value, will only be qualified. The available tender capacity will be 
calculated as under: 

Other details can be seen in Government of Karmataka e-Procurement website 
https://eproc.karnataka.gov.in/eportal/index.seam. 
Executive Engineer, 
P.R. 547 Bangalore Division, Bangalore. 
PUBLIC WORKS, PORTS & INLAND WATER TRANSPORT DEPARTMENT 
BANGALORE DIVISION, BANGALORE. 
SHORT TERM INVITATION FOR TENDERS (IFT) 
IFTNo:PWD/2008-09/WORK_INDENT-287 Date: 23 October 2008 
The Executive Engineer.,PW,P&IWTD., Bangalore Division, Bangalore invites tenders from 
eligible tenderers, for the construction works detailed in the Table below. Item wise, Two Cover Tender 
procedure as per Rule28 of the KTPP Act shall be followed. The Tenderers are required to submit two 
separate sealed covers, one containing the Earnest money deposit and the details of their capability to 
undertake the tender (as detailed in ITT Clause 3and 6), which will be opened first and the second cover 
containing the price tender which will be opened only if the Tenderer is found to be qualified to execute 
the tendered works. The Tenderers are advised to note the minimum qualification criteria specified in 
Clause 3 of the Instructions to Tenderers to qualify for award of the contract. 
Tender documents may be downloaded from Government of Karnataka e-Procurement website 


https://eproc.karnataka.gov.in/eportal/index.seam under login for Contractors: The tender can be 


೧೮೨೮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ ೩೦, ೨೦೦೮ ಭಾಗ - ೫ 





downloaded in the portal as per prescribed date and time published in the portal. Only Interested 
Contractors who wish to participate should remit online transaction fee for tender after registering in the 
portal. The transaction fee is non-refundable under any circumstances. 

The tenders shall have a minimum validity period of 90days after the deadline date fixed for 
submission of tendes. Tenders must be accompanied by earnest money deposit specified for the work in 
the table below, which shall be paid online through e-Procurement portal and shall be valid for 45 days 
beyond the validity of the tender. . 

Tenders must be electronically submitted (on-line through internet) with in the date and time 
published in e-procurement portal. First Cover Tenders will be opened at prescribed time and date in the 
eprocurement portal, in the presence of the Tenderers who wish to attend at the Office of the Executive 
Engineer, Bangalore Division , Bangalore. 

TABLE 
NAME OF WORK: Improvements to road from 48" km of Y —H road to join Madhugiri 
— Thondebhavi road via Gundamagere, Hosahalli in Doddaballapura 
taluk, Bangalore rural district 
Approximate value of work put to tender : Rs. 221.00 Lakhs 
E.M.D. : Rs. 332000.00 
Transaction fee, only in case of tenderers who wish to participate.: Rs.5000.00 
Period of completion :  6months (excluding rainy season) 


Last date and time for tender queries / clarifications : 12-11-2008 upto 5.00 pm 


Pre-bid tender meeting. : 14-11-2008 at 11.00 am 
Last date and time for receipt of tenders : 28.11.2008 upto 4.00 pm 
Date and time of opening of technical bid. : 03.12.2008 at 4.30 pm 
Date and time of opening of financial bid. : 11.12.2008 at 11.00 am 


Eligible Tenderers 
Tenderers shall not be under a declaration of ineligibility for corrupt and fraudulent practices 
issued by the Government of Karnataka. 
Tenders from Joint ventures are not acceptable. 
Qualification of the Tenderer: 
To qualify for award of this contract, each tenderer in its name should have in the last five years i.e 2003- 
04 to 2007-08. 
d) Achieved in at least two financial years a minimum financial turnover (in all classes of civil 
engineering construction works only). Of Rs. 442.00 Lakhs. 
ಅ) Mandating satisfactorily completion as a prime contractor for at least one similar work to an 
extent of Rs. 177.00Lakhs 
f) Executed in any one year the following minimum quantities of work. 
Earth work in both Excavation and Embankment - 7200 Cum. 
Wet Mix Macadam/Water Bound Macadam-2600 Cum. 
Bituminous Work -990 Cum. 
Each Tenderer should further demonstrate: 


a) Availability by owning the following key and critical equipments for this work. 


ಭಾಗ - ೫ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ ೩೦, ೨೦೦೮ ೧೮೨೯ 
































1. | 40/60 TPH capacity hot mix plant - 1 No 
2. | Paver Finisher - 1 No 
3. | Vibratory Road Roller 1 No 
4. | Diesel Road Roller 8 - 10 Tonne capacity 3 Nos. 
5. | Tipper 5 Nos. 
6. | Vehicle Mounted ( Tank) Mechanical sprayer 1 No 
7. | Motor grader - 1 No 
8. | Mechanical excavator 1 No 
9. | Air compressor 1 No 

















Note: Tenderer shall own equipments at Sl. No. 1, 2 and 3. The remaining equipments can be deployed 
on the work, on lease / hire basis provided, the relevant documents 

(commitment agreements etc.,) for availability for this works are furnished. Ownership documents of all 
these equipments shall be furnished. 

0) Liquid assets and/or availability of credit facilities of no less than Rs. 75.00 Lakhs ( credit lines’ letter of 
credit/certificates from banks for meeting the fund requirement etc). 

Tenderers who meet the above specified minimum qualifying criteria, and if their available tender 
capacity is more than the total tender value, will only be qualified. The available tender capacity will be 
calculated as under: 

Other details can be seen in Government of Karnataka e-Procurement website 

https://eproc.karnataka.gov.in/eportal/index.seam. 
Executive Engineer, 
P.R. 548 Bangalore Division, Bangalore. 
BANGALORE DEVELOPMENT AUTHORITY 
T. Chowdaiah Road, Kumarapark West, Bangalore-560 020 
Office of the Executive Engineer (Ele) Electrical Division, BDA Bangalore 
No. BDA/EE(Ele)/TEN/T-107 /08-09, Dated: 12th September 2008 
INVITATION FOR TENDERS (IFT) 
(ONLY THROUGH ELECTRONIC TENDERING SYSTEM) 

1. Item rate tenders are invited through electronic tendering system (e-tender) for the following 
work by the Executive Engineer (Ele), Electrical Division, Bangalore Development Authority, 
Bangalore on behalf of the Commissioner, from eligible Class-l Electrical Contractors, as per 
the schedule given below. 

Two cover Tender procedure as per Rule 28 of the KTPP Act shall be followed. The Tenderers 
are required to submit two separate sealed covers, one containing the Earnest money deposit 
and the details of their capability to undertake the tender (as detailed in ITT Clause 3 and 6), 
which will be opened first and the second cover containing the price tender which will be 
opened only if the Tenderer is found to be qualified to execute the tendered works. The 
Tenderers are advised to note the minimum qualification criteria specified in Clause 3 of the 
Instructions to Tenderers to qualify for award of the contract. 

These tenders are only through electronic tender (e-tender) in order to enhance the 


transparency in the tendering process and hence there will be no physical form of tenders. 


೧೮೩೦ 


ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ ೩೦, ೨೦೦೮ ಭಾಗ - ೫ 





2. Tender documents may be obtained from our website http:/fwww.bdabangalore.org/ by clicking 


on e-tender wizard which will link to http://pilottenderwizard.com/ where electronic tender form 
is provided from 15.09.08 to 15.11.08, for a non-refundable fee as indicated in the Table 
below, in the form of Demand Draft / Pay Order on any Nationalized / Scheduled bank payable 
at Bangalore in favour of Bangalore Development Authority, Bangalore. Interested tenders 


may obtain further information at the same address. 


. Tenders must be accompanied by earnest money deposit specified for the work in the Table 


below. Earnest money deposit will have to be in anyone of the forms as specified in the Tender 


document and shall have to be valid for 45 days beyond the validity of the tender. 


. Tenders must be delivered through http://pilottenderwizard.com/. The following is the calender 


of tendering: 
Last date for receiving requisitions for : 12.11.08 up to 5:00 PM 


Tender documents 


Issue of Bid Documents : 15.09.08 to 14.11.08 up to 3:00 PM 

Last date for receipt of Tender Documents : 17.11.08 up to 4:00 PM 

Opening of Technical Bid Documents : 17.11.08 at 5:00 PM 

Opening of Financial Bid Documents : Will be intimated to the qualified Tenderers 


5. A Pre-tender meeting will be held on 14.11.2008 at 11.00 hours at the office of Engineer 


Member, Bangalore Development Authority, T.Chowdaiah road, Kumarapark West, Bangalore- 
560 020 to clarify the issues if any, and to answer questions on any matter that may be raised 
at the stage as stated in ‘Instructions to Tenderers’ of the tender document. The last date for 


receiving Pre-tender written queries is 11.11.2008 up to 17.00 hours. 


. Other details can be seen in the tender documents. 














of electrical infrastructure for the 
BDA Layout at Blocks 1, 7, 7A of 
9th Phase, J.P. Nagar. 














TABLE 
Sl. Name of work Approx. value Earnest Cost of Period of 
No. of work (Rs. Money document | completion 
lacs) Deposit (Rs.) (Rs.) 
1 Providing, testing, commissioning 253.90 2,54,000/- 12,700/- 6 months 








Scope of work: The scope of work includes providing power supply distribution comprising of 11 


KV HT lines/U ಅ cables, LT lines/cables, transformer centres, streetlights, as per the specifications of 


BESCOMI/ | E Rules 1956. The work also includes erection, testing, commissioning of the electrical 


distribution system after getting necessary statutory approvals from different departments like electrical 


inspectorate, BESCOM etc., and handing over the entire system to BESCOM after completion of work. 


The Scope of work shall also include day-to-day routine maintenance of the total electrical infrastructure 


including streetlights as directed by the Engineers-in-charge at the Contractor's cost during defect liability 


period of One year. The defect liability is calculated from the date of total completion and commissioning 


of the work and certified by the Engineers-in-charge of the work and also by the accepting authority of 
BESCOM. The Contractors shall post necessary Watch & Ward till the end of defect liability and 


ಭಾಗ - ೫ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ ೩೦, ೨೦೦೮ ೧೮೩೧ 





free maintenance period of one year from the date of commissioning the entire infrastructure after 
completion of work in full for which no extra cost will be paid to the Contractor. 
Eligibility criteria: 

1. Any reputed individual / Partnership firm / Company with valid Class-l| Electrical Contractor 

License issued by Electrical Inspectorate are eligible to apply. 

2. Tenders from Joint ventures are not acceptable. 
3. To qualify for award of this contract, each Tenderer in its name should have in the last five 

years i.e, 2002-2003 to 2007-2008. 

(a) achieved in at least two financial years a minimum financial turnover (in all classes of 
Electrical engineering works only) of not less than Rs.507.81 lakhs. 

(b) satisfactorily completed (at least 90% of the contract value), as prime contractor, at least 
one electrical work such as providing Electrical infrastructure to layouts/shifting of electrical 
utilities of value not less than 80% of the estimated value under this contract i.e., not less 
than Rs. 203.12 lakhs, 

4. Each Tenderer should further demonstrate: 

(i) Liquid assets and / or availability of credit facilities of not less than the equivalent of the 
estimated cash flow for three months in the peak construction period (for Rs. 126.95 lacs) 
(Credit lines / letter of credit / certificates from banks for meeting the fund requirement etc.) 

5. Even though the Tenderers meet the above criteria, they are subject to be disqualified if they 
have: 

e made misleading or false representations in the forms, statements and attachments 
submitted in proof of the qualification requirements; and/or 

e record of poor performance such as abandoning the works, not properly completing the 
contract, inordinate delays in completion, litigation history, or financial failures etc.; and/or 

e participated in the previous Tender for the same work and had quoted unreasonably high 


tender prices and could not furnish rational justification. 


೫ 


The tender comprises two-cover system of (1) Technical Bid and (1) Financial Bid. 

Technical bid shall contain (a) EMD paid, b) Details of information and documents in 

respect of Experience and past performance in the execution of contracts etc. Financial bid 

should contain only price bid. 
ii) The bids are to be submitted in the electronic tendering system only. 
iii) The Financial bid of only those Tenderers who fulfill the eligibility criteria and qualify 
Technically shall be opened. 

B. Aspiring bidders/Contractors who have not obtained the user ID & Password for participating in 
e-tendering in BDA may now obtain the same from the website www.pilottenderwizard.com/ 
BDA through link "Register Me". 

C. Bidders/Contractors can access e-tender form (tender document) by making payment of 
amount as shown in the above table towards the cost of documents through e-payment. The 
e-tender document can be accessed / downloaded only after payment of tender document fee. 

D. User ID & Password will be issued to the contractor only on presenting the Pass book 
(Contractors Registration Book) and entries will be made in the pass book at the time of 


registering for User ID & Password. If the contractor is unable to collect the User ID & 


೧೮೩೨ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ ೩೦, ೨೦೦೮ ಭಾಗ - ೫ 





Password in person the same may be obtained through a representative with an authorization 
letter duly attesting his signature along with production of Pass book. 

E. Non-submission of tender attracts action as per conditions stipulated in the rules of 
Registration of Contractors. 

F. The item rates shall be entered in figures only. 

G. The successful tenderer will also have to execute an agreement as per KTPP Act (as 
amended from time to time) with the Executive Engineer, Electrical Division within seven days 
upon receipt of intimation, failing which his tender will be rejected. 

H. The work shall be commenced with all earnestness immediately on receipt of Notice to 
Proceed with the Work, failing which it would be presumed that he is not interested in the work 
and action will be taken to get the work executed through alternate agency at the risk and cost 
of the former tenderer. 

|. Bidders/ Contractors can access tender documents on the website, fill them and submit the 
completed tender document into electronic tender on the website itself. 

J. Original Credit Lines / Letter of Credit / Certificate from Banks, DD towards EMD shall 
be submitted to Executive Engineer, Electrical Division, BDA, Bangalore on or before 16 
hours on 17.11.08 failing which the firm/contractor will be disqualified. 

K. Bidders/Contractors shall attach all the scanned copies of certificates pertaining to their pre- 
qualification failing, which their tenders will be disqualified. 

L. Corrigendum / modifications / corrections, if any, will be published in the website. 

M. The Commissioner reserves the right to accept / reject any or all tenders without assigning any 
reasons. 

N. Further details of work can be obtained in the Office of the Executive Engineer, Electrical 
Division, BDA, T. Chowdaiah Road, K.P.West, Bangalore on all working days between 3:30 


pm to 5:30pm. 
Executive Engineer (Ele), 
P.D. 101 Electrical Division, 
Bangalore Development Authority Bangalore. 
FORM -IV 
(See Rule 12) 


NOTICE 
It is hereby notified that the undersigned has changed his/her name from 
ADIVEPPA BALAPPA YAMMIKAI to ADIVEPPA. BALAPPA. NAYAK 
P.D. 155 ADIVEPPA BALAPPA YAMMIKAI 
[FORM-1] 
[See Rule 9] 
STATE ACCOUNTS DEPARTMENT 
Office of the Controller, State Accounts Department, Cauvery Bhavan, Bangalore. 
Notification 
Sri/Smt SHARANA BASAVA Working as SECOND DIVISION ASSISTANT in the State Accounts 
Department OOD to Office of Executive Engineer, No.1, MLBCC. Division, KNNL., Gadag is permitted to 
change his Name to SHARANA BASAV SANGAYYA JUMANAL 
CONTROLLER, 
P.D. 156 STATE ACCOUNTS DEPARTMENT, 
CAUVERY BHAVAN, BANGALORE 


ಭಾಗ - ೫ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ ೩೦, ೨೦೦೮ ೧೮೩೩ 





ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ 
ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, ಕೋಲಾರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಭಾಗ, ಕೋಲಾರ 
2008-09ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮುಂಗಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 
ಬಗ್ಗೆ ಟೆಂಡರ್‌. 
ಎ2 ಬಿಯುಡಿ.ಟೆಂಡರ್‌.ಸಿಆರ್‌21/08-09, ದಿನಾಂಕ: 3ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 2008 

ಈ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಪಷ್ಠಿರ ಅರಣ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಜೀವ 
ವೈವಿಧ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಈ ಕೆಳಗೆ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಇತರೆ ಯೋಜನೆಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ 2008-09ನೇ ಸಾಲಿಗೆ 
ಮುಂಗಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಈ ಮುಂದೆ 
ತಿಳಿಸಲಾಗಿರುವ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಮೇರೆಗೆ ನೊಂದಾಯಿತ ಅರಣ್ಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. 

ದಿನಾಂಕ 11-11-2008ರ ಅಪರಾಹ್ನ 3.00 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದ ಟೆಂಡರ್‌ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. ಅದೇ ದಿನ 
ಈ ಕೆಳಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿರುವವರು ಅಥವಾ ಇವರಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ಸದರಿ ದಿನಾಂಕದಂದು ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರ 
ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್‌ ಲಕೋಟೆಯನ್ನು ಅಪರಾಹ್ನ 4 ಗಂಟೆಗೆ ತೆರೆಯುವರು ಮತ್ತು ಸದರಿ ದಿನಾಂಕದಂದು ಯಾವುದೇ 
ಟೆಂಡರ್‌ ಬಾರದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಟೆಂಡರ್‌ ನಡೆಯದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಷರತ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಪುನ: 
13-11-2008 ರಂದು ಅಪರಾಹ್ನ 3.00 ಗಂಟೆಗೆ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ನೊಂದಾಯಿತ ಇಚ್ಛೆಯುಳ್ಳ ಅರಣ್ಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ 
ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಟೆಂಡರ್‌ ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಟೆಂಡರ್‌ ಲಕೋಟೆಯನ್ನು ಅದೇ ದಿನ 4.00 ಗಂಟೆಗೆ 
ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಸದರಿ ದಿನಾಂಕದಂದು ಸಹ ಯಾವುದೇ ಟೆಂಡರ್‌ ಬಾರದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ 
ಟೆಂಡರ್‌ ನಡೆಯದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಷರತ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಪುನ: ದಿನಾಂಕ 15-11-2008 ರಂದು ಅಪರಾಹ್ನ 3.00 
ಗಂಟೆಗೆ ಅರಣ್ಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಟೆಂಡರ್‌ ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಟೆಂಡರ್‌ ಲಕೋಟೆಯನ್ನು 
ಅದೇ ದಿನ 4.00 ಗಂಟೆಗೆ ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ 

1) ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟಾರ ಅರಣ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಜೀವಿ ವೈವಿಧ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಯೋಜನೆ 
(2008-09ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮುಂಗಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ 
ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ. 





ಕ್ರ ವಲಯದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮಾದರಿ ಭೌತಿಕ ಟೆಂಡರ್‌ ನ ಇಎಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಸಂ | ಹೆಸರು ವಿವರ ಗುರಿ(ಹೆ.ಗಳಲ್ಲಿ) | ಅಂದಾಜುಮೊತ್ತ | ಮೊತ್ತ ಪೂರೈಸಬೇಕಾದ 
(ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) | ಗಡುವು ದಿನಾಂಕ 





I ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಅರಣ್ಯ ಪರಿಸರವನ್ನು ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 





























01 ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಕೊತ್ತಪೇಟೆ 1 50 77500-00 7750-00 | 31-03-2009 
02 ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಬತ್ತಲಹಳ್ಳಿ 1 50 77500-00 7750-00 | 31-03-2009 
ಒಟ್ಟು 100 155000-00 15500-00 














Il Assited natural Regenatation 
ಅ. (0.60 ಮಿ ಅಳತೆಯ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆಸುವುದು) 
01 ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಕೋಟಗಡ್ಡ 2 50 448700-00 44870-00 | 31-03-2009 
ಆ) 8” X12” ಅಳತೆಯ ಪಾಲಿಥೀನ್‌ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ಸಸಿ ಬೆಳೆಸುವುದು 
(ಪಾಲಿಥೀನ್‌ ಚೀಲಗಳ ಬಾಬನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) 















































01 ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಆವಲಕುಪ್ಪ 2 24000ಸಸಿ 99690-00 9969-00 31-03-2009 
ನರ್ಸರಿ 

02 ಮಾಲೂರು ಹುಂಗೇನಹಳ್ಳಿ 2 2000 8210-00 821-00 | 31-3-2009 
ನರ್ಸರಿ 

03 ಮುಳಬಾಗಿಲು ಕಾಶೀಪುರ ನರ್ಸರಿ | 2 2000 8210-00 821-00 | 31-3-2009 

04 ಕೋಲಾರ ಮಡೇರಹಳ್ಳಿ 2 2000 8210-00 821-00 | 31-3-2009 


























ನರ್ಸರಿ 





































































































































































































೧೮೩೪ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ ೩೦, ೨೦೦೮ ಭಾಗ - ೫ 
ಕ್ರ ವಲಯದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮಾದರಿ ಭೌತಿಕ ಟೆಂಡರ್‌ ನ ಇಎಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಸಂ | ಹೆಸರು ವಿವರ ಗುರಿ(ಹೆ.ಗಳಲ್ಲಿ) | ಅಂದಾಜುಮೊತ್ತ | ಮೊತ್ತ ಪೂರೈಸಬೇಕಾದ 
(ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) | ಗಡುವು ದಿನಾಂಕ 
05 | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | ಕಾರಬೆಲೆ ನರ್ಸರಿ |2 2000 8210-00 821-00 | 31-3-2009 
ಒಟ್ಟು 132530-00 13253-00 
ಆ. ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯ 
01 ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಕೋಟಗಡ್ಡ 2 50 159500-00 15950-00 31-03-2009 
111 ಉರುವಲು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಮರಮುಟ್ಟು ಉತ್ಪತ್ತಿಯ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಅ). 0.60 ಮೀತಿ ಅಳತೆಯ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆಸುವುದು) 
01 ಕೋಲಾರ ತಿರುಮಲಕೊಪ್ಪ 4 25 321900-00 32190-00 31-3-2009 
02 | ಕೋಲಾರ ಬೆಣ್ಣಂಗೂರು 4 25 321900-00 32190-00 31-3-2009 
03 | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಬತ್ತಹಳ್ಳಿ 4 25 321900-00 32190-00 31-3-2009 
04 | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಳೂರು 4 25 321900-00 32190-00 31-3-2009 
05 | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಕತ್ತಿಬೀಸನಹಳ್ಳಿ 4 25 321900-00 32190-00 31-3-2009 
06 | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಕೊತ್ತಪೇಟೆ 4 25 321900-00 32190-00 31-3-2009 
07 | ಮುಳಬಾಗಿಲು ಕುನಿಬಂಡೆ 4 25 321900-00 32190-00 31-3-2009 
ಒಟ್ಟು 175 2253300-00 225330-00 
ಆ) 8” ೫12” ಅಳತೆಯ ಪಾಲಿಥೀನ್‌ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ಸಸಿ ಬೆಳೆಸುವುದು 
(ಪಾಲಿಥೀನ್‌ ಚೀಲಗಳ ಬಾಬನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) 
01 ಕೋಲಾರ ಮಡೇರಹಳ್ಳಿ ನರ್ಸರಿ 4 6000 24900-00 2490-00 | 31-03-2009 
02 | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಆವಲಕುಪ ನರ್ಸರಿ 4 6000 24900-00 2490-00 | 31-03-2009 
03 | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಆವಲಕುಪ ನರ್ಸರಿ 4 6000 24900-—00 2490-00 | 31-03-2009 
04 | ಮುಳಬಾಗಿಲು ಕಾಶೀಪುರ ನರ್ಸರಿ 4 3000 12460-00 1246-00 31-03-2009 
ಒಟ್ಟು 21000 87160-00 8716-00 
ಇ) 5” 2 8” ಅಳತೆಯ ಪಾಲಿಥೀನ್‌ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ಸಸಿ ಬೆಳೆಸುವುದು 
(ಪಾಲಿಥೀನ್‌ ಚೀಲಗಳ ಬಾಬನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) 
01 ಕೋಲಾರ ಮಡೇರಹಳ್ಳಿ ನರ್ಸರಿ (4 90000 | 137000-00 13700-00 31-03-2009 
02 | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಕಾರಬೆಲೆ ನರ್ಸರಿ 4 90000 | 137000-00 13700-00 31-03-2009 
03 | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಆವಲಕುಪ ನರ್ಸರಿ 4 90000 | 137000-00 13700-00 31-03-2009 
04 | ಕೋಲಾರ ಕಾಶೀಪುರ ನರ್ಸರಿ 4 45000 137000-00 13700-00 31-03-2009 
ಒಟ್ಟು 315000 | 479500-00 47950-00 
ಈ.) ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯ 
01 ಕೋಲಾರ ತಿರುಮಲಕೊಪ 4 25 122500-00 12250-00 31-3-2009 
02 | ಕೋಲಾರ ಬೆಣ್ಣಂಗೂರು 4 25 122500-00 12250-00 31-3-2009 
03 | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಬತ್ತಹಳ್ಳಿ 4 25 122500-00 12250-00 31-3-2009 
04 | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಳೂರು 4 25 122500-00 12250-00 31-3-2009 
05 | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಕತ್ತಿಬೀಸನಹಳ್ಳಿ 4 25 122500-00 12250-00 31-3-2009 
06 | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಕೊತ್ತಪೇಟೆ 4 25 122500-00 12250-00 31-3-2009 
07 | ಮುಳಬಾಗಿಲು ಕಾಶೀಪುರ 4 25 122500-00 12250-00 31-3-2009 
ಒಟ್ಟು 175 857500-00 85750-00 





























































































































































































































ಭಾಗ - ೫ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ ೩೦, ೨೦೦೮ ೧೮೩೫ 
IV ಮರಮುಟ್ಟುಗಳಲ್ಲದ ಅರಣ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನ (ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು) 
Non-Timber Forest Product ಕಾಮಗಾರಿ 
ಅ) 0.75 ಮೀ.3 ಅಳತೆಯ ಮುಂಗಡ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆಸುವುದು) 
01 ಕೋಲಾರ ತಿರುಮಲಕೊಪ |5 25 213850-00 21385-00 31-3-2009 
02 | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಭುವನಹಳ್ಳಿ 1 5 25 213850-00 21385-00 31-3-2009 
03 | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಭುವನಹಳ್ಳಿ 2 5 25 213850-00 21385-00 31-3-2009 
04 | ಮುಳಬಾಗಲು ಚದ್ದೇಪಲ್ಲಿ 5 25 213850-00 21385-00 31-3-2009 
05 | ಮಾಲೂರು ಮೂತನೂರು 5 25 213850-00 21385-00 31-3-2009 
06 | ಮಾಲೂರು ಗುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ 5 25 213850-00 21385-00 31-3-2009 
07 | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಆಲಂಬಗಿರಿ 5 25 213850-00 21385-00 31-3-2009 
08 | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಕತ್ತಿಬೀಸನಹಳ್ಳಿ ೨ 25 213850-00 21385-00 31-3-2009 
ಒಟ್ಟು 200 1710900-00 171080-00 
ಆ) 10” X16” ಅಳತೆಯ ಓವೆನ್‌ ಸಾಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಸಿ ಬೆಳೆಸುವುದು 
(ಓವೆನ್‌ ಸಾಕ್‌ ಗಳ ಬಾಬನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) 
01 ಕೋಲಾರ ಮಡೇರಹಳ್ಳಿ ನರ್ಸರಿ (5 6000-00 59340-00 | 5934-00 31-03-2009 
02 | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಆವಲಕುಪ ನರ್ಸರಿ 5 |11500-—00 113850-00 | 11385-00 31-03-2009 
03 | ಮುಳಬಾಗಿಲು ಕಾಶೀಪುರ ನರ್ಸರಿ 5 5500-00 54395-00 5440-00 | 31-03-2009 
04 | ಮಾಲೂರು ಹುಂಗೇನಹಳ್ಳಿ 5 111000-—00 108790-00 10879-00 
ನರ್ಸರಿ 
03 | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಆವಲಕುಪ ನರ್ಸರಿ 5 111500-—00 113850-00 11385-00 31-03-2009 
ಒಟ್ಟು 45500-00 | 450225-00 45023-00 
ಇ. ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯ 
01 ಕೋಲಾರ ತಿರುಮಲಕೊಪ 5 103750-00 10375-00 31-3-2009 
02 | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಭುವನಹಳ್ಳಿ 1 5 103750-00 10375-00 31-3-2009 
03 | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಭುವನಹಳ್ಳಿ 2 5 103750-00 10375-00 31-3-2009 
04 | ಮುಳಬಾಗಿಲು ಚರೇಪಲ್ತಿ 5 103750-00 10375-00 31-3-2009 
05 | ಮಾಲೂರು ಮೂತನೂರು 5 103750-00 10375-00 31-3-2009 
06 | ಮಾಲೂರು ಗುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಫಿ 103750-00 10375-00 31-3-2009 
07 | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಆಲಂಬಗಿರಿ 5 103750-00 10375-00 31-3-2009 
ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಕತ್ತಿಬೀಸನಹಳ್ಳಿ 5 103750-00 10375-00 31-3-2009 
ಒಟ್ಟು 830000-00 83000-00 
V (2) ಕ್ಷೀಣಿತ ಅರಣ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ 
ಅ) 0.60 ಮೀ.3 ಅಳತೆಯ ಮುಂಗಡ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆಸುವುದು) 
01 ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಕದಿರಿಗೌಡನಕೋಟೆ 31.4ಹೆ 321379-00 32138-00 31-03-2009 
02 | ಮಾಲೂರು ಕೆ.ಎಸ್‌ ಎಪ್‌ 31.4ಹೆ 321379-00 32138-00 31-03-2009 
4ನೇ ಬ್ರಾಕ್‌ 
ಒಟ್ಟು 60.8 ಹೆ | 642758-00 64276-00 
ಆ) 8” ೫ 12” ಅಳತೆಯ ಪಾಲಿಥೀನ್‌ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ಸಸಿ ಬೆಳೆಸುವುದು 
(ಪಾಲಿಥೀನ್‌ ಚೀಲಗಳ ಬಾಬನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) 
01 ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಕಾರಬೆಲೆ ನರ್ಸರಿ 15100 63990-00 6399-00 31-03-2009 
02 | ಮಾಲೂರು ಹುಂಗೇನಹಳ್ಳಿ 15100 63990-00 6399-00 31-03-2009 
ನರ್ಸರಿ 
ಒಟ್ಟು 30200 127980-00 12798-00 






















































































೧೮೩೬ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ ೩೦, ೨೦೦೮ ಭಾಗ - ೫ 
(3) ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಸಿ ವಿತರಣೆ ಯೋಜನೆ 
4” X 6” ಅಳತೆಯ ಪಾಲಿಥೀನ್‌ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ಸಸಿ ಬೆಳೆಸುವುದು 
(ಪಾಲಿಥೀನ್‌ ಚೀಲಗಳ ಬಾಬನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) 
01 | ಕೋಲಾರ ಮಡೇರಹಳ್ಳಿ ನರ್ಸರಿ 150000 | 111835-00 11183-00 31-03-2009 
02 | ಮಾಲೂರು ಹುಂಗೇನಹಳ್ಳಿ ನರ್ಸರಿ 50000 37278-00 3728-00 31-03-2009 
02 | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಕಾರಬೆಲೆ ನರ್ಸರಿ 200000 | 149510-00 14950-00 31-03-2009 
03 | ಮುಳಬಾಗಿಲು ಕಾಶೀಪುರ ನರ್ಸರಿ 150000 | 111835-00 11183-00 31-03-2009 
05 | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಆವಲಕೊಪ ನರ್ಸರಿ 150000 | 111835-00 11183-00 31-03-2009 
ಒಟ್ಟು 700000 | 522293-00 | 51777-00 
(4) ನಗರ ಹಸುರೀಕರಣ ಯೋಜನೆ 
10” X 16” ಅಳತೆಯ ಓವನ್‌ ಸಾಕ್‌ ಗಳಲ್ಲಿ ಸಸಿ ಬೆಳೆಸುವುದು 
(ಓವನ್‌ ಸಾಕ್‌ ಗಳ ಬಾಬನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) 
01. | ಕೋಲಾರ ಮಡೇರಹಳ್ಳಿ ನರ್ಸರಿ 550 4875-00 487-00 31-03-2009 
02 | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಕಾರಬೆಲೆ ನರ್ಸರಿ 550 4875-00 487-00 31-03-2009 
ಒಟ್ಟು 1100 9750-00 974-00 





























ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿರುವವರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಪಡೆಯಲು ತಿಳಿಸಿದೆ. 


ನಿಬಂಧನೆಗಳು 
1. 


ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, 
ಕೋಲಾರ ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗ, ಕೋಲಾರ. 


ಟೆಂಡರ್‌ ಫಾರಂಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಫಾರಂಗೆ ರೂ.200-00 ಹಾಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುವ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿ ದಿನಾಂಕ 
10-11-2008 ಮತ್ತು 12-11-2008 ಹಾಗೂ 14-11-2008 ರಂದು ಕಛೇರಿ ಕೆಲಸದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಪರಾಹ್ನ 1 
ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಇಚ್ಛೆಯುಳ್ಳವರು ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 
2008-09ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಅರಣ್ಯಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾಗಿ ನೊಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ 
ಅಂತಹವರ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 

ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಟೆಂಡರ್‌ ಫಾರಂಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದ ಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ 
ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಇ.ಎಂ.ಡಿ.ಯೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. ಘಟಕವಾರು ಇ.ಎಂ.ಡಿ. ಇಲ್ಲದ ಟೆ೦ಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಸಾರಾಸಗಟಾಗಿ 
ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುವುದು. 

ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಟೆಂಡರ್‌ ಫಾರ೦ಗಳನ್ನು 11-11-2008 ರಂದು ಅಪರಾಹ್ನ 3.00 ಗಂಟೆಗೆ ಉಪಅರಣ್ಯ 
ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಯವರು, ಕೋಲಾರ ವಿಭಾಗ, ಕೋಲಾರ ಅಥವಾ ಅವರಿಂದ ನಿಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 
ಸ್ವೀಕರಿಸುವರು ಮತ್ತು ಅದೇ ದಿನ 4.00 ಗ೦ಟೆಗೆ ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು. ಒ೦ದು ವೇಳೆ ಸದರಿ ದಿನಾಂಕದಂದು 
ಟೆಂಡರ್‌ ನಡೆಯದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಷರತ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಪುನ: 13-11-2008 ರಂದು ಟೆಂಡರ್‌ ಗಳನ್ನು 
ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಅಪರಾಹ್ನ 4.00 ಗಂಟಿಗೆ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು. ಇದಕ್ಕೆ 
ಟೆಂಡರ್‌ ಫಾರಂಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ 12-11-2008 ರಂದು ಕಛೇರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ 100 ಗಂಟೆವರೆಗೆ 
ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಈ ದಿನವೂ ಟೆಂಡರ್‌ ನಡೆಯದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಷರತ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಪುನ: 15- 
11-2008 ರಂದು ಟೆಂಡರ್‌ ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಅದೇ ದಿನ ಅಪರಾಹ್ನ 4.00 ಗಂಟೆಗೆ 
ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಟೆಂಡರ್‌ ಫಾರಂಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ 14-11-2008 ರಂದು ಕಛೇರಿ 
ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ 100 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಣೆ 
ಹೊರಡಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 








ಭಾಗ - ೫ 


ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ ೩೦, ೨೦೦೮ ೧೮೩೭ 





4. 


10. 


11. 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


ಈ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯತುಮಾನದ ಕೆಲಸಗಳಾಗಿದ್ದು ಯಾವುದಾದರೂ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ 
ಮುಂಚೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಡಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಈ 
ಜಟ ಟೆಂಡರ್‌ನಿಂದ ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರಿಗೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅದೇಶ ನೀಡಲಾಗುವುದು. 

ಪ್ರತಿ ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಸಾಗಾಣಿಕೆ 
ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 

ಈ ಮೇಲಿನ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್‌ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇಚ್ಚಿಸುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಅಯಾ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ 
ಇ.ಎಂ.ಡಿ. ಹಾಗೂ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಯವರು,ಕೋಲಾರ ವಿಭಾಗ, 
ಕೋಲಾರ ಇವರ ಪರವಾಗಿ ಯಾವುದಾದರೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ನಿಂದ ಪಡೆದ ಡಿ.ಡಿ. ರೂಪದಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್‌ 
ಜೊತೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. 

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಯಾವುದೇ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಟೆಂಡರ್‌ ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಟೆಂಡರ್‌ ಗಳನ್ನು 
ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ತಕರಾರುಗಳು ಉದ್ದವವಾದಲ್ಲಿ ಉಪ ಅರಣ್ಯ 
ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಯವರು, ಕೋಲಾರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಭಾಗ  ಕೋಲಾರರವರ ತೀರ್ಮಾನವೇ 
ಅಂತಿಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ನಿಗಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಅವಧಿಯ ನಂತರೆ ಬಂದ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 

ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ನೀಡದೇ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪುವ ಹಾಗೂ ತಿರಸ್ಕ ರಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಉಪ ಅರಣ್ಯ 
ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಯವರು, ಕೋಲಾರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಭಾಗ, ಕೋಲಾರ ಭಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. 
ಟೆಂಡರ್‌ ನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಅರಣ್ಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಯವರು, ಕೋಲಾರ 
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಭಾಗ, ಕೋಲಾರ ಇವರಿಂದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡಿದ 7 ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ 
ಕರಾರು ನಾಮೆಯನ್ನು ರೂ.200-00 ಮೌಲ್ಯದ ಛಾಪಾ ಕಾಗದದಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಈ 
ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಯವರು, ಕೋಲಾರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಭಾಗ, 
ಕೋಲಾರ ಇವರು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 

ಈ ಮೇಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ 
ಅನುಮೋದನೆಯ ನಿಬಂಧನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. RN ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ತಡವಾದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ 
ವಿಳಂಬಿತ ಹಣ ಪಾವತಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಬಡ್ಡಿ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ 

ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳು ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾದ ನಂತರ ಸದರಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು 
ನಿಯಮದಂತೆ RE ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸಿ ವಲಯ ಅರಣ್ತಾ ಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ 
ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕದೊಂದಿಗೆ(ಎಂಬಿ/ಎಫ್‌ ಎನ್‌ ಬಿ) ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಿಲ್‌ 
ಸಂದಾಯ ಮಾಡುವಾಗ ಸದರಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಮದಂತೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ, ಮಾರಾಟ 
ತೆರಿಗೆ, ಸರ್‌ ಚಾರ್ಜ್‌ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಅಗಿಂದಾಗ್ಗೆ 
ಬದಲಾಗುವ ತೆರಿಗೆಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಸಹ ನಿಯಮದಂತೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. 

ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಇತರೆ ನೆಡುತೋಪುಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ , ಗಿಡ, ಮರಗಳನ್ನು 
ನಾಶಪಡಿಸಿದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆದ ನಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ರೀತ್ಯಾ ಕ್ರಮ 
ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು. 

ಕೆಲಸಗಳ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. 

ಯಾವುದೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನು ಕಪ್ಪುಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದರೆ ಅಂತಹವರು ಟೆಂಡರ್‌ ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು 
ಅರ್ಹರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ/ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಿಗಳೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ 
ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ಟೆಂಡರ್‌ ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. 

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮದಂತೆ ಮಜೂರಿ ಮತ್ತಿತರ 
ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಸ್ವತ: ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೇ ವಹಿಸಬೇಕು. ಇಲಾಖೆಯು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮತ್ತು ಅವರ ನೌಕರರಿಗೆ 
ಯಾವುದೇ ನಷ್ಟ/ಹಾನಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರರಲ್ಲ. 


೧೮೩೮ 


ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ ೩೦, ೨೦೦೮ ಭಾಗ - ೫ 
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ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದ ಹಣವು ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಸಂಭವನೀಯ ದರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಣವನ್ನು 
ಪಾವತಿಸುವಾಗಿ ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಹಾಗೂ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಳತೆಯನುಸಾರವಾಗಿ ಹಣ 
ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು. 

ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 
ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವು ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ, ಸಹಾಯಕ ಅರಣ್ಯ 
ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವರು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ಲಿಖಿತ/ಮೌಖಿಕ ಆದೇಶಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಇರತಕ್ಕದ್ದು. 
ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯವೆಂದು ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ 
ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಲಿಖಿತ ಅದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಅಂತಹ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅಥವಾ 
ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರಾದ ದರದಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡಲು ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರು ಬದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. 
ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ 
ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಗಧಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಅತಿ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಿಸ್ತರಣಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 
ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾದ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.5 ಕಡಿತದೊಂದಿಗೆ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ 
ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು 
ಸಹಾಯಕ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀಡಿದ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿಗಧಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇಎಂಡಿ ಹಾಗೂ 
ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿಯಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. 

ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ವತಿಯಿಂದ/ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೊಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 

ಅ) ಕಂಪನಿಯು/ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನೊಂದಾಯಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗಿರಬೇಕು. 

ಆ) ಕಂಪನಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ಸಹಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್‌ ಸಹಿ 
ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಪತ್ರ(Power of Attorney) ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಇಂತಹ 
ಪತ್ರವನ್ನು ಟೆಂಡರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. 

ಅರಣ್ಯ ಕೂಲಿಕಾರರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು ಈ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್‌ ಕೊಡಲು ಇಚ್ಛಿಸಿದಲ್ಲಿ ಇಎಂಡಿ ಮತ್ತು 
ಭದತಾ ಠೇವಣಿಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನೀಡಬೇಕಾಗುವುದು. ಹಾಗೂ ಸಂಘಗಳ ನೊಂದಾವಣಿ ನಿಯಮದಂತೆ 
ಸಂಘಗಳು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನೊಂದಾವಣೆಯಾಗಿರಬೇಕು. 

ಯಶಸ್ವಿ ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರು ಕರಾರು ನಾಮೆಯನ್ನು ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡಲ್ಲಿ 
ಅಥವಾ ನಿಗಧಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಾಸಕ್ತಿ 
ಹೊಂದಿದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರ ಇಎಂಡಿ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು 
ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲದೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮೂಲ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಮೇಲೆ ಮರು 
ಟೆಂಡರ್‌ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಟೆಂಡರೆಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 
ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಸಂಹಿತೆ 1963ರ ಕಲಂ 109 ಮತ್ತು 
119 ರಂತೆ ಭೂಕಂದಾಯ ಬಾಕಿ ವಸೂಲಿಯಂತೆ ವಸೂಲು ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 

ಯಶಸ್ವಿ ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಹಣ ಪಾವತಿಸುವಾಗ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತದ 
ಶೇ.5 ಮೊತ್ತವನ್ನು ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿಯಲಾಗುವುದು. ಈ ಹಣವನ್ನು ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರೈಸಿದ ಬಗ್ಗೆ 
ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ ಮತ್ತು 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮುಕ್ತಾಯ ವರದಿ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲಾಗುವುದು. 
ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 1 ವರ್ಷದ ಒಳಗಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲೋಪ/ದೋಷ 
ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕಾಗುವುದು. ನಂತರ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ 
ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗುವುದು. ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸಲಾಗುವುದು. 

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಅಪಘಾತ/ಇನ್ನಿತರೆ ಹಾನಿಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೇ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿದ್ದು ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೇ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 


ಭಾಗ - ೫ 


ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ ೩೦, ೨೦೦೮ ೧೮೩೯ 





26. ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಲಿಖಿತ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರು 
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಾರದು. 

27. ಟೆಂಡರ್‌ ಫಾರಂ ನೀಡುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನೊ೦ದಣಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 

28. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ಬರುವ ಆದೇಶಗಳನ್ವಯ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಉಪ ಆರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, ಕೋಲಾರ 
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗದವರು ವಿಧಿಸುವ ಷರತ್ತುಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಬದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. 

29. ಟೆಂಡರ್‌ ಫಾರಂಗಳನ್ನು ಬೇರೆಯವರ ಹೆಸರಿಗೆ ಪರಬಾರೆ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ನೀಡಲಾದ 
ಅಧಿಕೃತ ಟೆಂಡರ್‌ ಫಾರಂಗಳನ್ನು ಹೊರತು ಬೇರಾವ ಮುದ್ರಿತ ಫಾರಂಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 

30. ನಮೂದಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳ, ಪರಿಮಾಣಗಳು ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ 
ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ತತ್ಸಂಬ೦ಧಿತ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಪರಿಮಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಟೆಂಡರು 
ಕರೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದೇ ದರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಿತ ಪರಿಮಾಣದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು 
ಬದ್ದರಾಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 

31. ಸಕ್ರಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕುವ, ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆ 
ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರವು ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿರವರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. 

32. ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದ ಮೊತ್ತವು ನೆಡುತೋಪು ಕಾವಲು ಕೆಲಸ, ಮೊತ್ತವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು 
ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಾಬ್ತು ಪಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾವಲು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಳೆದು ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು. 

ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, 
ಪಿ.ಆರ್‌. 549 ಕೋಲಾರ ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗ, ಕೋಲಾರ. 


IN THE COURT OF THE IV ADDL.CITY CIVIL JUDGE MAYOHALL, BANGALORE: CCH-21 


P & S.C.No.25034/2008 HG; 14/11/2008 


PETITIONER 


1. 


Smt. R.A. Sumitra Devi, D/o late K. Subba Rao, W/o R. Anantha Rama Lya, Aged about 85 
years, R/at 4A, 10" Main, 3° Block, Jayanagar, Bangalore-11. 


2. Prof. K.S.Shanthamani, D/o late K.Subba Rao, Aged about 72 years, R/at No.199/B, 7% 'p' 
Main, 3 Block, Jayanagar, Bangalore. 
3. Sri K. Prabhakar, S/o late K Subba Rao, Aged about 70 years, R/at No.81/2, 34" '್ರ' Cross, 
110 Main, IV '1' Block, Jayanagar, Bangalore-41. 
4. Smt. K.S.Manjula, Aged about 66 years of age, R/at 199/B, 7" 'B' Main, 3° Block, Jayanagar, 
Bangalore-11. 
Vis 
RESPONDENT 
- Nil 


PUBLIC NOTICE 


Notice is hereby given that a petition has been made to this Court under Sec 278, of the Indian 


Succession Act, for grant of Letters of Administration in respect movables, immovable property, shares, 


fixed deposits, bonds etc., lying in the names of K.Narayanaswamy, died on 13/11/1991, N.Hemamalini, 
died on 31/10/07, N.Sumitra, died on 16/12/07 and Ms. VIBHA.N, who died on 05/03/2008. 


Be it known that No caveat has been entered and the said petition is posted for hearing on 


14/11/2008 at 11'0 clock. Any persons claiming to have any interest may come and participate in the 


proceedings before grant of Letters of Administration to the petitioner. 


P.D. 103 


Given under my hand and the seal of the Court, this the 21° day of Oct. 2008. 


By Order of the Court 
Assistant Registrar 
City Civil Court, Mayohall Unit, Bangalore. 


೧೮೪೦ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ ೩೦, ೨೦೦೮ ಭಾಗ - ೫ 





IN THE COURT OF THE IV ADDL.CITY CIVIL JUDGE MAYOHALL, BANGALORE: CCH-21 
P & S.C.No.25036/2008 HG; 14/11/2008 
PETITIONER 
1. Smt. S.G. Sharada, W/o late N.T. Chandrasekhara, Aged about 55 years. 
2. SriC. Ananda, 5/0 late N.T. Chandrasekhara, Aged about 31 years, 
Both are R/at No/8, 275 Stage, Karnataka Layout, Kaverinagar, Bangalore-560079 
3. Smt.C. Vidya, 
W/o Hari Prasad. H.S. D/o late N.T. Chandrasekhara, R/at No.25, Jenkal Park Ridge Apts., 
1° Stage, Karnataka Layout, Bangalore-560086. 
Vis 
RESPONDENT 
- Nil 
PUBLIC NOTICE 

Notice is hereby given that a petition has been made to this Court under Sec 372 of the Indian 
Succession Act, for grant of Succession Certificate in respect of shares & securities of N.T, 
Chandrasekhara, who died on 01/11/2007. 

Be it known that No caveat has been entered and the said petition is posted for hearing on 
14/11/2008 at 11'0 clock. Any persons claiming to have any interest may come and participate in the 
proceedings before grant of succession certificate to the petitioner. 

Given under my hand and the seal of the Court, this the 21° day of Oct. 2008. 

By Order of the Court 
P.D. 104 Assistant Registrar 
City Civil Court, Mayohall Unit, Bangalore. 
FORM -IV 
(See Rule 12) 
NOTICE 

It is hereby notified that the undersigned has changed his/her name from 

SHIVASHANKARA. N to DR. SHIVASHANKARA.N. 
P.D. 157 SHIVASHANKARA. N 
FORM -IV 
(See Rule 12) 
NOTICE 
It is hereby notified that the undersigned has changed his/her name from 
REKHA. AMBAJI DHUMALE to REKHA VINAY ASALKAR 
P.D. 158 REKHA. AMBAJI DHUMALE 
FORM -IV 
(See Rule 12) 
NOTICE 

It is hereby notified that the undersigned has changed his/her name from 

SUNITA SHASHIKANTH ULGEKAR to ADITI ANIL KADWADKAR 
P.D. 159 SUNITA SHASHIKANTH ULGEKAR 


